ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


“ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


1343 
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌. ಎಂ. ರಮೇಶಗೌಡ - 
(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು). 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 15-03-2021 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ 

ಸಚಿವರು. 
ಕ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಸಂ. 

ಅ) | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ . ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ | ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ರೂಪಿಸಿರುವ |! ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; ಈ ಯೋಜನೆಗಳ 4 oo 

ಮ 1. ಯಾತಿನಿವಾಸ 
ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; (ಪೂರ್ಣ ವಿವರ 2 ಡಾರ್ಮಿಟರಿ 


ನೀಡುವುದು) 


3. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
4. ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ಬೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 

5, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಗೃಹ 

6. “ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ 

7. ಪ್ರವಾಸಿ ಸೂಚನಾ ಘಲಕಗಳು 

8. ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥ. 


9. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲಿಂಗ್ಸ 


10. ಪರಗೋಲ 

11. ಪಾತ್‌ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 

12. ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು 
ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು. , ರಾಜ್ಯ 
ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ 

, ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. | 

13. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಸಮಗ್ರ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 


(Comprehensive Development) ಯೋಜನೆಗಳು. 
14. ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಸ್ನೀಕೃತವಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಒದಗಿಸುವ: ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು -ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 


ಇಲಾಖೆಯಿಂದ "ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ 
1 ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ` ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 
(ತಾಲ್ಲೂಕುಖಾರು ಮಾಯಿತಿ 


ನೀಡುವುದು) 


ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಇ) 


"| ಈ -ಪುಬಾಸಿ 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ 
ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಸಿ 
ಸ್ಥಳಗಳೆಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಿದೆ; 
ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ. ಕಳೆದ 2 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ. ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿರುವ ಆದಾಯವೆಷ್ಟು ಮತ್ತು ಈ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು; 
(ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು)? 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿ 2015-20 ಹಾಗೂ 2020-25 ರನ್ನಯ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ 
ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 


ವಿಟ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು 
ಇ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು 
_ ಸಿದ್ದ್ಧಗಂಗ, ಕೈದಾಳ, ದೇವರಾಯನ ದು 
ತುಮಕೂರು | ಸ್ರಾಮದ ಚಿಲುಮೆ. 
ಗೊರವನಹಳ್ಳಿಲಕ್ಕಿಪೆ, ಕೊರಟ 
ಕೊರಟಿಗೆರೆ | ಸದ್ವರಚಿಟ್ಟಿ ' ತೀತಾ  ಜಲಾಶ 
ಶಿರಾ : ಶಿರಾಾ ಶಿರಾ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಪ್ಟನಾಲ 
ಯಡಿಯೂರು, ಯಡಿಯ4 
ನಿ ಸಿದ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸಾ 
ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಲಿ ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಬೆ 
ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ, ಕುಣಿಗಲೈೆರೆ 
ಪಾವಗಡ | ಹಾವಗಡ. 
| ಪಿಡಗಲ್‌, ಮಧುಗಿರಿ ಏಕಶಿಲಾ ಬೆ 
ಖುಹುಗರ ಭಸ್ಥಾಂಗಿಬೆಟ್ಟ. 
ತಿಪಟೂರು ಅರಳಗುಪ್ಪ 
ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ. 
. ತುರುವೆಕೆರೆ ತುರುಬೆಕೆರೆ. ' 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನ ತೀರ್ಥರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ '- ಫ 
ಹಳ್ಳಿ ಹಂದನಕೆರೆ, ಬೊರನಕಣಿವೆ ಜಲಾಶಯ. 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ 
ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ 
ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. § 


ತುಮಕೂರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು | 
ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ | 
ತಾಣಗಳ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ 


ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಟಆರ್‌ 34 ಟಿಡಿಪಿ 2021. 


ಇಹ್‌ಯೆಸ್‌ಗ್‌ಶ್ವರ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ 
ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ಟ್ಯ ಸಚಿವರು. 


ಣಿ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1343ಕ್ಕೆ 


ಅನುಬಂಧ-1' 


ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಬಾಗ | 
(ರೂ.ಲಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ) 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಮಂಜೂರಾದ ಯ 
ಕ. ಅಂದಾಜು N ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
y ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜರು ವರ್ಷ/ ಅನುದಾನದ ವಿವರ iN: 
ಸಂ. be ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 
2018-19 ' 2019-20 ಅನುದಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಸಿಣ ಶಾಲ್ಲೂಳು 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ 
ಆಲದಮರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ . 
ಅಲಂಕಾರ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ, 2018-19 
p 
“1 |ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿದ ಬಂಡವಾಳ 100.00 50.00 0.00 50.00 
ಅಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸನಗಳ ವೆಟ್ಟೆಗಳು K 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊರಡಿ, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಸಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವಿಶ್ವ 
ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ Sis 
2 ಆವರಣಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮೇೋರು ಬಂಡವಾಳ 75.00 50.00 0.00 50.00 
ಪಂಚಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ವೆಚ್ಚಗಳು b 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಸಿಣ , ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಗೇರಿಯ 2019-20 
3 ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಬಂಡವಾಳ 20.00 0.00 6.00 6.00 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮೆಚ್ಚಣಿಳೂ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ  ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ isn ¥ 
4 |ಕಲಾಗ್ರಾಮದ ಮುಂದುವರೆದ ಬಂಡವಾಳ 200.00 0.00 67.00 67.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸಿಂಹ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಸರಪುರ ಹೋಬಳಿ, Ry 
> 2019-20 
ಕಮ್ಮಸಂದ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷೀ 
5 ನಿಸ ೫ ಈ ನ ಬಿ ಬಂಡವಾಳ 200.00 0.00 67.00 67.00 
ನರಸಿಂಹಸ್ಯಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ವೆಚ್ಜೆಗಳು ‘ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಟೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 595.00 100.00 140.00 240.00 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ 
ನೆಲಮಂಗಲ ಈಾಲ್ಲೂಕು 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಪಗಂಗೆ 
MS ED 100.00 50.00 0.00 50.00 
ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


Pagel 


[ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಷಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದ ಎರಡು. 
ಕ್ರ ಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಸಿದಾಪದ: ನವರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಆ” ಅನುದಾ Rn 
KA ಕಾಮಗಾರಿಂತು ಹೆಸರು Wa ಮೊತ್ತ ಎಟ ಮಾಡಿರುವ 
i 2018-19 2019-20 ಅನುದಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 
ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನುಮನ ಪಾಳ್ಯಕ್ಸ 
7 [5ಡೇಳರೆನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ | ಮ 25.00 15.00 0.00 15.00 
ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. " 
| ಡೇವನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಿ ಈಾಲ್ಲೂ 
- 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ `ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಣ 
8 |ಹೋಬಳಿ, ಕೊಯಿರಾ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ [ನ ೨೦೦೦ 0.00 20.00 20.00 
ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 
ದೇವನಹಳ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 'ಶ್ರೀ ಘಾಟಿ 2019-20 
9 [ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಬಂಡವಾಳ 200.00 0.00 66.00 66.00 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಟ್ನಿಗಳಂ 
ಹಮ್ಮಿಗೆಪರ ಶ್ರೀ ಗುಟ್ಟೆ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ 2019-20 
10 ದೇವಸ್ಥಾನದ. ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 $00 8.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು Ne 
ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಚಲಂ 
- |ಹ್ನೂಲಭದ್ರಧಾಮ ಚೈನ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ | ಸಿ 4 
flee % ಬಂಡವಾಳೆ 100.00 0.00 33.00 33.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
Oo ಕಾಮಗಾರಿ, ¥ 
ಕಾಮಗಾರಿ NE de dl MS LE 
[ತಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 500.00 65.00 127.00 192.00 
[” ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 
[] (x 
ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ನಗರ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 
12 |ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಗ್ಯ | 000 34.33 5.67 40.00 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ) § 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಳೊಂಡು ಸಪ್ತ p 
13 |ಮಾತೃಕೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ` ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ BBE 100.00 50.00 0.00 50.00 
ತೂಗು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. NE 
ಕವಪಾಗ್ಗ ನಗರದ ಅವಷ್ಟ ನಾಯಕನ 
ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ . ಶೌಚಾಲಯ 2018-19 
EN NA see 30.00 30.00 0.00 30.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಷ್ಠವರದ 
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಕಾನ 
15 |ಡೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನ ಎ! 20೦00 0.00 66.00 66.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೆ.ಎಚ್‌.ಬಿ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹುಡ್ಕೂ, y ' 
ವಿನೋಭನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ." 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಂಶು ಹೆಸದು 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಅಸುದಾನದ ವಿವರ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳ್‌ದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ ; 
ಅನುದಾನ 


5 


6 


7 


ಸಾಗರ ಶಾಲ್ಲೂಕಂ 


ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಳದಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮೂಲಭೂತ 'ಸೌಕಂರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


50.00 


25.00 


0.00 


25.00 


ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು , 
ಜೋಗ್‌ ಜಲಪಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ: ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಆರ್‌.ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌) 
ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ, ಆಹಾರ ' ಮಳಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


230.00" 


0.00 


125.00 


ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕವಲೇಮರ್ಗ ಕೋಟೆಯ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ 
ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


25.00 


10.00 


0.00 


10.00 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕವಲೇದುರ್ಗ ಕಗೋಟಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕವಲೆದುರ್ಗ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


50.00 


15.00 


0.00 


15.00 


20 


" ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆದ್ದೂರು ಅಂಚೆ, 


ಸೋಮವಾರ” `ಸಂತೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯ 
ಶ್ರೀ.ದುರ್ಗಮ್ಮ (ದುರ್ಗದೇವಿ) ದೇವಸ್ಥಾನದ. . 
1. ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ,  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ. 

2. ಹೈಟಿಕ್‌ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 

3. ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ. 

4. ಯಾತ್ರಕುಟೀರ. 

5. ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 
ಬಂಡ್‌ವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು, 


50.00 


0.00 


16.00 


16.00 


2} 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಅರಳುಸುರಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಚ್ಚೆ ಕನ್ನೆಪಾಲ್ಸ್‌ಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್‌ 
ಘಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


2019-20 


ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು[' 


30.00 


0.00 


10.00 


10.00 


22 


| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೇಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ  ಚಿಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ 
ಮತ್ಸ್ಯಧಾಮದ ಬಳಿ ತುಂಗಾನದಿಗೆ 
ತಡ್‌ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್‌ ಘಾರಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


50.00 


0.00 


16.50 , 


16.50 


23 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕುವೆಂಪು ರವರ 
ಕವಿಶೈಲದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಳೆದ ಎರಡು 
4 , ಮಂಜೂಣದೆ | ಪದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ದ ವಂದು 
೪ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ನ 
ಸಂ. Nui ಮೊತ್ತ ಬಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 
} 2018-19 2019-20 ಅನುಬಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಫಾಲ್ಲೂಕು N 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ 
2 [ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಸಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ [ಲ ಪಣಗಳ 0000 50.00 0.00 50.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ' ” 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಶಿಕಾರಿಪುರ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
| ಕದಂಬರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಚಾಲುಕ್ಯರ 2018-19 - 
25 [ಲದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮ ಕ್ರ ಜೈನ [ಬಂಡವಾಳ ವರ್ಚಳು 50.00 - 25.00 0.00 25.00 
ಬಸದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. N 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕಪ್ಪನಹಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 2019-20 
v Re N 
26 ಕಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿರದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ [ನಾಯನಾಳ ಬಳು 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಭದ್ರಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
2 |ಲಕ್ಷೀನರಸಿಂಹ . ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ne 000 25.00 0.00 25.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ” 
L 
ಭದ್ರಾನದಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ 
(ಬು.ಆರ್‌.ಪಿ.) ಭದ್ರಾವತಿ "ಾಲ್ಲೂಕು. 

--28-|ತೈಷ್ಟರಾಚ--ಸಾದರ- ಅಣೆಕಟ್ಟೆ.-ಉದ್ಯಾನವನದ... 20000 | 000 | 000 100.00 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ - Na | | 
ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ ನಿರ್ವಾಣ. 
ಸೊರಬ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಸೊರಬ ತನಲ್ಲೂಕು ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ 

೨9 [ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ Rb 30.00 30.00 0.00 
 'ಹೂಮಿಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು - . - 30.00 
ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಭದ್ರಾವಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಂ 
ಭದ್ರಾಹತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೆಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ 
30 [ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ [ಪ ಎ 6೦0 0.00 20.00 20.00 
ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. ” 
ಹೊಸನಗರ ಈಾಲ್ಲೂಕು 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
FR 2019-20 
31 ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ [ಮ್ನ ಜ್ಞ 1೨೦೦೦ 0.00 50.00 50.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1570.00 519.33 20817 | 72750 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಂಯು ಹೆಸರು 


ಬಿಡುಗಡ್‌ ಮಾಡಿರುವ 
ಅಮದಾನದ ವಿವರ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು" 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಖುರ್ಚುಮಾಡಿರುವ. 
ಅನುದಾನ 


2 


5 


6 


7 


ಈುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 


ಶುಮಕೂರು ಫಾಲ್ಲೂಕು , 


32 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಊರ್ತಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, 
ದೇವರಾಯದಮರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ “ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ಮತ್ತು 
ಶೌಚಾಲಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು (ಆರ್‌.ಓ. 
ಪ್ಲಾಂಟ್‌) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


35.00 


35.00 


0.00 


35.00 


33 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ,  ಊರ್ಡಿಗೆರೆ. ಹೋಬಳಿ, 

ದೇವರಾಯದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಯೂರ ಮೇಘಧೂಶ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ, ದುರಸ್ತಿ 
ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ (ಸ.ನಂ 8 ರಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡ) 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


80.00 


50.00 


0.00 


50.00 


34 


ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರಕ್ಕೆ 
ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬೈಲಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮರುಷರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ 
ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


50.00 


0.00 


25.00 


35 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈದಾಳ ಕ್ಲೇತ್ರಕೈ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ 
ಬದಲಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಮರ 
ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಚಾರಿ ಭವನ ಕೈದಾಳದ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂದು 


ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


” 2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


100.00 


0.00 


33.00. 


33.00 


36 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈದಾಳ ಕ್ಸೇತ್ರಕೈ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


100.00 


0.00 


33.00 


33.00 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 


37 


ಶಿರಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಸಾಯಕ ಕೋಟೆಯ 
ಸುತ್ತ ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಪಸ್ಸಿಂಗ್‌, ಮೋಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನೂತನ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್‌ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕೋಟಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಧ್ಯಾರದಲ್ಲಿ 
ನೂತನೆ' ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


500.00 


250.00 


0.00 


250.00 


38 


ತುಮೆಳೊರು ಜಿಲ್ಲ್‌ ಶರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೋಡಿವೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠ 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


50.00 


15.00 


0.00 


15.00 
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(ರೂ.ಲಳ್ನ್‌ಗೆಳಲ್ಲಿ) 


ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದ ವಿರಡ್ಯು 
ಕ್ರ ಜೂರಾದೆ | ಅಂದಾಜು ನುದಾನದ ವಿವರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಟಿ ರು ವ: ಅಮುಬಾಃ kd 
ಇಂ. ಕಾಮಗಾರಿಂಶು ಹೆಸ ರ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 

ಗೋ 2018-19 2019-20 ಅನುದಾನ 

1- 2 3 4 5 6 7 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, 'ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡಗರೆ 

4 ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 2015-19 \ 

9 18 ನರೆ ಬೇವನಾ ea [beans ವಜ] 50.00 0.00 16.00 16.00 

ದೇ ರ ನದ ಬಳಿ ಪೌ ಸ್ಥ 
ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಈುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಲ್ಮಿ 

40 |ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಮ್ಮೀದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ ಎಣ ೦೦೦ 0.00 16.00 16.00 
ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ. ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ¥ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟಿದ 

1 [ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಗ್ಯ ಪ] ೦0 25.00 0.00 25.00 

' ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ " 

| 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ 

42 |ನ್‌ಸನಹಲ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ RA 25.00 15.00 0.00 15.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ [ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, 
ಸಿದಕ್ಸಿಪೂರ ಕುಡೂತಿ ಶ್ರೀ | 

43-1 ಪೇಣುಗೋಪ್‌ಾ ಮಿ--- ದೇವ SO LN TY 25.00 H 0.0 H 2 

43- ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ. ಧಾರಾ ಪನ S000 2500 OOO 2500 
ಶೆಲ್ಬರ್‌ "ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟರ್‌ ಲಾಕ್‌ ಹಾಕುವುದು, 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, 

44 ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಚೋಳೇಶ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗ್ಯ ಎ ೨೦0೦ 25.00 0.00 25.00 
ಸುತ್ತ ಶೆಲ್ಬರ್‌ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ¥ 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, 

5 ನ ಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಟೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ 08-9 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಬಳಿ ಶೆಲ್ಬರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಟಿರ್‌ ಲಾಕ್‌ |ಬಕಿಚವಾಳ ವಚ್ಚಗಳು . i ' 
ಹಾಕುವುದು, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ತಿಪಟೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು . 1 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ 

46 |ಲಕ್ಟೀಸಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಚ್ಜೆಗಳು 25.00 0.00 15.00 - 15.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಂರ್ಯು ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ . 

47 |ಟನ್ನಕೇರವಸ್ವಾಮಿ” ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ enw] 25.00 0.00 15.00 15.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಂರರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ” 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆರೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


ಬಿಯುಗಡ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಕ ಮಂಜೂರಾದ | ಪ್ರಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಬ್‌ ಅಮುದಾನದ ವಿವರ Kd 
ಸ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ನ ಮೊಪ ) ra 
ಸ 2018-19 2019-20 ಅನುದಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ 
48 ಲಕ್ಷೀ : ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಧಿ 25.00 0.00 8.00 :8.00 
Kl ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಂ ಅರಲಗುಪ್ಸೈ ಶ್ರೀ 
2019-20 
49 ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ A ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 25.00 0.00 8.00 8.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ - 
ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯನ್ನು 
50 |ಸುಂದರೀಕರಣಗೊಳಿಪಿ ಪ್ರವಾಪಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ವಿ 200.00 0.00 66.00 66.00 
Ke ಇ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು! 
d ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
[2 n 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೇಳೂರು ಹೋ 
ಮಾದಾಪುರ ಗಾಮದ, ಶೀ ಮಣ್ಣಮ್ಮದೇವಿ 
51 ಖು ಭು ಸಮ್ಮ Rk 50.00 25.00 0.00 25.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡದ ರಂಗನಾಥ 
52 [ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ | 3 50.00 25.00 0.00 25.00 
[2 a Roa ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು > 
ಕಟ್ಟಿಡ. 
ಟಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋ॥ ಹೊನ್ನಾವಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ y 
Po ESS ANE ಮತ್ಯಿ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ಸಸ್ಕೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ 
ಹೋ॥ ಹೊನ್ನಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೇಶದ ಮ 
54 |! ಹಡನ್ನಾವಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮದ "ಅರಡ್ಡು ಪ್ರದೇ ಸ 25.00 10.00 0.00 10.00 
ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಸ್ಕೋಬ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು § (4 
'ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ). 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ 2019-20 
55 kl 50.00 0.00 16.00 y 16.00 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುರುವೆಳೆರೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ಸೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಪಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದು, ನ 
| ನೂ ಹಸಿಡ್ಯ ಹವಾಯಿ ಎನೃಸಿಗಳಿದ್ದ ಸ 100.00 25.00 0.00 25.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚಗಳು। 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ k 
A 2018-19 
57 [ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಇರುವ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟಿ - 50.00 0.00 16.00 16.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


_ ಮಂಜೂರಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದ ಎರಡೆ 
ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ | ದ್‌ | ಲ್ರನುದಾನದ ವಿವರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂ. ಜನೆ ಮೊತ್ತ - ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 

ನ್‌ 2018-19 2019-20 ಅನುದಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 
.  |ತುರುವೇಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, 'ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ 
R _ 2019-20 
58 |ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಇರುವ ಮಲ್ಲಾಫಟ್ಟಿ | ಣಂ] 5೦೦ 0.00 16.00 16.00 
ಕೆರೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಿಣದ 2019-20 
59 i - 50.00. 0.00 16.00 16.00 
ಬೇಟೆರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಿನಶಿವರ 
ಹೋಬಳಿ ಮುಂಡ ಗ್ರಾಮದ. ೪ 
60 [A ke ಸ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಬೋಮ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ' ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
k ಇ 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಯಿವೌಳರ್‌ `ತಾಲ್ಲೂಕನ ದಬ್ಗೇಘಟ್ಟಿ f 
mm ಬ ಬ 
ಹೋಬಳಿ ಅರೇಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 2019-20 . 
-61 | ದ ೪ Nd 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಲಕ್ಷ್ಮೀ -ರಂಗನಾಥಸ್ಯಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಳ್ಳೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳಿಯಾರು `" ಹೋಬಳಿಯ, 2018-19 
62 1 ಣ 50.00 0.00. 16.00 16.00 
ಯಳನಾಡು ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಟ್ಚೆಗಳು 
ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ "ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ _ 
ತಾಲ್ಲೂಕ ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ 2019-20 
631. WW _ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಯಳನಾಡಂ-ಅರಸೀಕೌರೆಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಶೀರ್ಥರಾಮೋೇಶ್ನರ(ವಜ _ 
6a ್ವರ(ವ್ರ) RR 50.00 0.00 16.50 16.50 
ತೀರ್ಥರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ |ಬಂಡಬಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
| ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳನಾಡು 
65 [ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಂ19-20 50.00 0.00 16.50 16.50 
e ವೆ p ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ  ಗೋಡಿಕೆರೆ ಶ್ರೀ | 
p ಮೀ 2019-20 
66 ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 50.00 0.00 16.50 16.50 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಯಚಾಮರಾಜ 
J 2019-20 
67 |ಪುರದ ಶ್ರೀ" ಕಂಬದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 50.00 0.00 16.50 16.50 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
2390.00 600.00. 404.00 1004.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಜಮೀನಿಗೆ ರಕ್ಟಣಾ ಗೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


ಮಂಜೂರಾದ ಬಿಡುಗಡೆ 'ಮಾಡಿರುವ. ಕಳೆದ ಎರಡು 
೫. _ ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಬ ಅನುಬಾನದ ವಿವರ Kd 
ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಂಯು ಹೆಸರು ವರ ಮೊತ ಬರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 
ಗಜ 2018-19 2019-20 ಅನುದಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ದಾವಣಗೆರೆ '`ಜಲ್ಲೆ '  ಹೆನಗವಾಸಡಿ 
68 | ಔಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 2018-19 50.00 15.00 0.00 15.00 
ಪಂಚಲಿಂಗೇರ್ಶವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ [ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ' i 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. ' 
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಕಕ್ಕ್‌ರೆಗೊಳ್ಳಿ : ~ 
6 |ಭರಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವರಣದಲ್ಲಿ. ಗ್ಯ ಪ ೦೦೦ 0.00 16.00 16.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ § 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳೇಕುಂದವಾಡ, ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು 
ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಲವರಣದಲ್ಲಿ 
ಶೌಚಾಲಯ ಬಾಕ್‌, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು" 2019-20 
6 . . 10. 10.00 
70 (ಆರ್‌.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌) ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ |ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 30.00 0.00 0.00 
ಸೌಲಭ್ಯ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಥ್‌ವೇ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
71 [ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ | ಎ ೦00 15.00 0.00 15.00 
ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಂರ್ಯು ನಿರ್ಮಾಣ. ” 
ದಾವಣಗೆರೆ” ಜಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ , 
72 [ಶೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಗ್ಯ ನ 100.00 0.00 33.00 - 33.00 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ). * 
ಹರಿಹರ ಈಾಲ್ಲೂಕು 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹರಿಹರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ 
ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ, 
ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
73 [ಕಾಮಗಾರಿ (ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರ ಗ್ಯ | 10000 50.00 0.00 50.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ by 
ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ, ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮಿಟರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 380.00 80.00 59.00 139.00 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಪ ಾ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಇಲಾಖಾ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, . 
74 |ಪಾರಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, ಲಗೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ಗು 200.00 100.00 0.00 100.00 
ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ | 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ 
75 |ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟಿಲ್‌ ಮಯೂರ ಗ್ಯ 10000 50.00 50.00 100.00 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಟಿ.ಡಿ.ಸಿ ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
ಚೆತದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಥಟ್ಟಿ 
- ರ್‌ ) ದ ky 08-19 
76 ಗ್ರಾಮದ 'ಸರ್ವೇ ನಂ ನಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖಾ * 40.00 40.00 0.00 40.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 


iid ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಗು 
ಈ ು p 
Y ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೌಸರು ER ಅನುದಾನದ ವಿವರ ವರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂ. ud ಮೊಠ್ತ ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 
3 ¥ 2018-19 2019-20 ಅನುದಾನ 
1 2 N 3 4 5 6 7 
ಹೊಳಲೈೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
7 ಲೋಕದೊಳಲು ಬಳಿ ದೊಡ್ಡಹೊಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ 2018-19 
ರಂಗನಾಧಸ್ಕಾಮಿ  ಜೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 100.00 50.00 0.00 50.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. k 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು _ 
js 1 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಶಾಲ್ಲೂಳು» ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ 
ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2018-19 ಎ: 
78 ಹೈಟಿಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
79 ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ [ನ ಸ! . 5000 15.00 0.00 15.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 0 
ಹಿರಿಯೂರು ಈಾಲ್ಲೂಕು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕೂನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ N 
80 [ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ "ಸಮುದಾಯ [ನ ಪಂ 3000 0.00 10.00 10.00 
ಭವನ, ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ | ke 
ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಮುಂಭಾಗ soiiedo 
81 ae ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ 10 [ಅಂಡದ ವೆಚ್ಚಗಳು 100.00 0.00 33.00 33.00 
ಲ Str es SE El SE ES CN SE 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ. WN 
ಹೊಸದುರ್ಗ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಶ್ರೀ ಮತ್ತೋಡು ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ 
92 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ 2018-19 ol 
Sd ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ ಬಂಡವಾಳೆ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 25.00 15.00 0.00 15.00 
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಲ್ಯಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತೋಡು ಶ್ರೀ 
ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ EN K 
೪ [) 
4 (ನಾಗ್ಲೀಹಳ್ಳಿ ಚೆಟ್ಟಿ) ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ” [ಬಂಡವಾಳ ಪಟಗಳು 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಭ'ವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಆನಿವಾಳ ಶ್ರೀ ಮಹಾರುಧಸ್ವಾಮಿ 2019-20 
pe KS) 
84 ದೇವಸ್ಥಾನದ A ಅಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ [ಬಂಡನಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊಪ್ತ 1395.00 295.00 125.00 420.00 
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(ರೊ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಂಶು ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂರಾದ 
ವರ್ಷ/ 
ಯೋಜನೆ 


ಬಿಡುಗಡ್‌ ಮಾಡಿರುವ . 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಖುರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 


2 


5 


6 


7 


ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ" 


ರಾಮನಗರ ಶಾಲ್ಲೂಳು 


85 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ 
ಕ್ರಾಪ್ಸ್‌ ವಿಲೇಜ್‌ ಹಾಗೂ ಅಬೇ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ' ಕಣ್ವಾ ಜಲಾಶಯದ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಸ್ಸ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ 

5 [) 3 a 
ಯೋಜನೆಗಳು. (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣಿ) 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


100.00 


100.00 


0.00 


100.00 


86 


ರಾಮನಗರ p ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂಟಗಲ್‌ 
ಹೋಬಳಿ, ಕೂಟಿಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 


ಮಾಗಡಿ ಶಾಲ್ಲೂಳು 


47 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರುಹೋಬಳಿ 
ಮಾದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದ 

ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 


ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಟ್ಲೆಗಳು 


50.00 


25.00 


0.00 


25.00 


88 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ, ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ, 
ಸುಗ್ಗವಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಲಕ್ಸೇ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ 


ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕಂರ್ತ್ಯುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


208-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


175.00 


50.00 


0.00 


50.00 


$9 


ಮಾಗಡಿ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ" (ಮಾಗಡಿ ಶಾಲ್ಲೂಕೆನಲ್ಲಿ 
ಸಾವನದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಂಚನಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ # 
ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


100.00 


25.00 


0.00 


25.00 


90 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕರಲಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ 

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 , 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 


91 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋಬಳಿ ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗವಿವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ 
೮ ಇ 3 ೮ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬಿಯಗಡ್‌ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ಬಿವರ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ' 

ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 


2 


5 


6 


7 


ಳನಕೆಪುರ ಶಾಲ್ಲೂಕು 


92 


ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಪ ಚುಂಚೆ 
ಜಲಪಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಸತೆ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಂ, ಉಯ್ಯಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


100.00 


50.00 


0.00 


50.00 


93 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾಡಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದಂಡಿನ ಮಾರಮ್ಮ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚಗಳು 


50.00 


15.00 


0.00 


15.00 


94 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ದೊಡ್ಡ್‌ಕಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ' ಶ್ರೀ 

ಎ 9 ರ್ರ 
ಕೋಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ' ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


10.00 


0.00 


3.00 


3.00 


95 


ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಬೀರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


15.00 


0.00 


5.00 


5.00 


[wy 


ವ. -ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಿಜ ಶಾಲ್ಲೂಕು.... 


96 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ನಿಡಗೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೋರೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಳೆ ವಸತಿ . ಗೃಹ ಮತ್ತು 
ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


50.00 


0.00 


16.00 


97 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಗ್ಗಲೂರು ಡ್ಯಾಂ 
ಬಳಿ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 


ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


200.00 


0.00 


66.00 


66.00 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


925.00 


265.00 


.114.00 


379.00 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಕೋಲಾರ ಶಾಲ್ಲೂಕಂ 


98 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತರಗಂಗೆ ಶ್ರೀ 
ಕಾಶಿವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಕೊಡುರಸ್ತೆ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ) 


208-19 _ 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


50.00 


50.00 


0.00 


50.00 


99 


[ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ 
3 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ. 


2019-20 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


50.00 


0.00 


16.50 


16.50 
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ಮಂಜೂರಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ' ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದ ಎರಯ 
ಕ. ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
. ಅನುದಾನದ ವಿವರ n 
ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಂರು ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ ಮೊತ ಬರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 
ಯೋಜನೆ 2018-19 | 2019-20 ಅನುದಾನ 
1 2. 3 4 5 6 7 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಘಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಬೈರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ 
_ 2019-20 
100 |ಬೃರಗಾನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪಂಜೂರಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ವಟ್ಲೆಗಳು 25.00 0.00 8.00 8.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ 
ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ಪರಸ್ಲಾಮಿ ದೆ ಯದ K 
101 ನ ಮಂಕಲೇಶ್ವರಸ್ಟಾ "ಮಾಲ 8 100.00 50.00 0.00 50.00 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 225.00 100.00 24.50 124.50 
T 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜೆಲ್ಲೆ 
ಚೆಂಶಾಮಣಿ ಶಾಲ್ಲೂಳು 
| ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಗೋಪಸಂದ್ರ. 2018-19 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಯು ವಿಹಾರದ _ 
102 NA RN ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ವೆಚ ಗಳು 
ಬಗ್ಗೆ. § ಟ 
nh 
ಚೆಕ್ಗಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಂತಾಮಣಿ 
ಕಳ ky 2018-19 
ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈವಾರ ಶೀ ಯೋಗಿನಾರೇಯಣ 
103 3 Nd ಬಂಡವಾಳ 150.00 75.00 50.00 125.00 
ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. N 
- ದ್‌ ವೆಚ್ಚಗಳು 
(ಕೈವಾರ ಮಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಟ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 200.00 100.00 "50.00 150.00 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ " 7580.00 2124.33 1251.67 - 3376.00 
EN 
ನಿರ್ದೆಶಕರ ಗಿ 
ಪ್ರವಾ ಇಲ್ಲಾಖೆ 
"ಸ್ರಿಗಳೂರು 


ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಬೂದನೂರು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮರಾತತ್ವ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 13 ನೇ 
ಶತಮಾನದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ 
ವಿಶ್ವನಾಥ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಗನಾಭ 
ದೇವಾಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಆಂತರಿಕ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


100.00 


25.00 


50.00 


75.00 


L 


ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಗುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 


2 [ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ 


ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


50.00 


25.00 


12.50 


37.50 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 
ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌ೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕರಿಯ ಫುದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ ಪಥ, 
ಬೆಂಚುಗಳು ಮುಂಠಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
(ea 


2018-19 


— 


50.00 


25.00 


0.00 


25.00 


ಮಂಡ್ಯ ನಗರದ ಸುಪ್ಪಸಿದ್ದ ಗುತ್ತಲು ಶ್ರೀ 
'ಅರ್ಕಿಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ 
ನಮ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


100.00 


30.00 


0.00 


30.00 


"ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ 
ಕೀಂದ್ರ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮರಾತನ ಹೊಯ್ಸಳರ 
ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ' ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 
, | ಶೌಚಾಲಯ, ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ 


ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


] 


2018-19 


25.00 


10.00 


0.00 


10.00 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ 
ಹನಕಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಆನಂದ ಬೈರವೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಆವರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


+ 


2018-19 


25.00 


10.00 


0.00 


10.00 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ 
ಹನಕಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಆನಂದ ಭೈರವೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. 


2018-19 


50.00 


10.00 


0.00 


10.00 
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"7 


ಸಂ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 


ರಾದ ವರ್ಷ 


T 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 


2018-19 


2019-29 


ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


_ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ. 


2018-19 


50.00 50.00 


0.00 50.00 


ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ 
ಕೇಂದ್ರ ಪಾರಂಪರಿಕ .' ಪುರಾತನ 
ಹೊಯ್ಸಳರ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ಶ್ರೀ 
ಮಲ್ಲಿ 2ಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪರ್ಕ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


100.00 0.00 


33.00 33.00 


ಶ್ರೀ ತಾಂಡವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ, 
ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳಲು ಸಾವ 


2019-20 


30.00 0.00 


10.00 10.00 


ನಂಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 


— 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕುಂಟಾನುಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ 
ಮುದ್ದೇನಹಟ್ಟಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೈಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


50.00 25.00 


12.50 37.50 


ಕೋಟಿಬೆಟ್ಟ- -ಹರದನಹಳ್ಳಿ-ಮಾರ್ಕೋನಡಲ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ 00' ಕಮೀ ಯಿಂದ 70 ಕಮೀ. 


-ವರೆಣೆ-ರಸ್ತೆ- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ“ ಇಾಮಗಾರಿ” ---- 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ee | 


2018-19 


—|- 


75.00 


000 7500 


ಬೆಂಕಟಿರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ 
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತಿತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟೆಬಿಟ್ಟದ |. 


2018-19 


25.00 


Rl - 


25.00 


0.00 25.00 


15 


LL 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಾಲತಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 
ಗೃಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲ 
ಸೌಕರ್ಯ. 


2018-19 


100.00 30.00 


ಅದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀ ಕ್ನೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವ, 
ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು 
ಡಾರ್ಮಿಟಿರಿ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


eR 


2019-20 


0.00 30.00 


200.00 0.00 


66.00 66.00 
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pe] 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


16 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ 


ಶ್ರೀ  ಮತ್ತಿತಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ 
(ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ) ಬಳಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


2018-19 


50.00 


. 25.00 


0.00 


25.00 


17 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪ್ರವಾಸಿ, 
ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
(ಮುಂದುವರೆದ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 

[ಬಾಕ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


2018-19 


80.00 


80.00 


0.00 


80.00 


18 


ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ 
ಜಲಪಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಬಜೆಟ್‌ ಘೋಷಣೆ) 


2018-19 


250.00 


0:00 


100.00 


ಮಳವಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ 
ಇ ಇ ಠಿ 


ರಾಮರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಠದ 

ಆವರಣದಲ್ಲಿ  ಮಂಟೇಲಿಂಗೆಸ್ವಾಮಿ 
ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ - 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


150.00 


0.00 


50.00 


50,00 


20 


ಮದ್ದೂರು ತ ಕಾರ್ಕಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ (ಆರ್‌ಓ, ಪ್ಲಾಂಟ್‌) 


2018-19 


40.00 - 


0.00 


30.00 


21 


" [ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ 


[ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 5 
ಕೊಠಡಿಗಳ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, ಕೆವೆಟೇರಿಯಾ, 
ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ, x ಪರಿಸರ 


ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


200.00 


000 


100.00 


22 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಆದ್‌. 
ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಮೂಲಕ 
ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


17.00 


23 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾ. - 
ನೀಲಕಂಠನಹಳ್ಳಿ ಬಸವೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 


ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


17.00 
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[CS 


ಸಂ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 
FE 


ಕಳೆದ ಎರಡ್ತು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 


2019-20 | ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನ 


24 ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಳ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 


ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


<q 


ನಂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಚಿಕ್ಕಂಕನಹಳ್ಳಿ, ) 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 


25 


ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, 
ಮಾದನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. - 

ಕ! 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


26° 


ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ 
ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ  " ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ 

ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 


|ಅನ್ನಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಅರೆತಿಪ್ಬೂರು, ಚೈನಬಸದಿಗೆ ಸೇರುವ 


27 |ಅರೆತಿಪ್ಬೂರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ 


ರಸ್ತೆ ಅಲವಿ 


.- 


2018-19 


100.00 


0.00 


50.00 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


28 


[ಮೇಲುಸೋಟಿಯ ಕ್ರೀ ಪಮುವನಾರಾಯಣ 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ 

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ/ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ. 
ತುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ 
[ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 


0.00 


50.00 


ತೊಣ್ಣೂರಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಛತ್ರ 


29 [ಶೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 


'ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪಾಂಡನಮರ , ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ 


2018-19 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು," 


30 |ಚಿನಕುರಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ 


ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಂ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 


2018-19 


30.00 


60.00 


31 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಾಂಡವಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಗುಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಪ್ರಮಾತೃಕಿ 
ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 


93.00 


0.00 


93.00 


93.00 


32 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
[ಚಿನಕುರಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಭಯ 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


4 


2018-19 


I 


41.00 


20.00 


41.00 


33 


'ಪಾಂಡವಮರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀವರಸಿದ್ದಿ 
ವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದಳ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ p 


2018-19 


25.00 


0.00 


0.00 


0.00 
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RCS 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


34 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 

ಚಿನಕುರಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ 2ನೇ ಹಂತದ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


.53.00 


0.00 


18.00 


18.00 


35 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಮೇಲುಕೋಟೆ 
ಚೆಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. - 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


33.00 


36 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಮರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನಕುರುಳಿ ರಾಮೇಶ್ವರ 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2ನೇ ಹಂತದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ. 


ಶ್ರೀರಂಣಪಟ್ಟಣ-: ತಾಲ್ಲೂಕು 


2019-20 


236.00 


0.00 


79.00 


37 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಹಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಬಳಿ ಆಂಗಡಿ 
ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ವಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನ ಮುಂದುವರೆದ , ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋವಾನಕಟ್ಟೆ ದುರ್ಗಿ, 
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಕೆಲಸ, ಪಾಥ್‌ವೇ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನಗಳು, 
ಸೌಂದರೀಕರಣ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಪರಗೋಲಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗು ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


2018-19 


100.00 


50.00 


0.00 


* 50.00 


| 38 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ 
ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅರಮನೆ 
ಹತ್ತಿರ ರಾಜಾಸೋಪಾನ (ಸೋಪಾನ ಕಟ್ಟಿ) 
ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೊಠಡಿ 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


50.00 


25.00 


0.00 


25.00 


ಕಿ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


39 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ | 
ಹೋಬಳಿಯ ಹೇಮಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ 


ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 


75.00 


50.00 


0.00 


50.00 


40 


ಕೆ.ಆರ್‌, ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಗಮೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 | 


15.00 


15.00. 


0.00 


15.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ) 


2018-19 50.00 


2018-19 


' ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 
ಹೊಸಹೊಳಲು 


2018-19 
ಶ್ರಿ ಕೋಟೆಭ್ಯರವೇಶ್ವರಸ್ಕಾಮಿ 


ದೇವಾಲಯದ ಸಮದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2019-20 


ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತಾಬಸ್ಕ ಸ್ಮಾರಕವಿರುವ 
ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಶಿಬಿರದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿ 


ಕಳೆದ ಎರಡು 


ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವೆ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


50 


ಭೈರಾಂಬುದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಹೊಂಗ್ಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ 
ಶ್ಯಿಬಿರ್ಕ ಿ 
ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2018-19 


50.00 


50.00 


0.00 


50.00 


51 


ಬಾಗಿಲಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. - 


2018-19 


50.00 


50.00 


0.00 


50.00 


52 


ಜಾಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಹೊನ್ನಾಲದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2018-19 


50.00 


50.00 


0.00° 


50.00 


53 


ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಯಲು 
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2018-19 


50.00 


50.00 


0.00 


54 


ಕುಂಡುಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಕುಂಟುಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2018-19 


50.00 


26.50 


0.00 


26.50 


55 


ಚೇಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


2018-19 


50.00 


27.50 


10.00 


37.50 


56 


ಬಾಣಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ. 


" 2019-20 


75.00 


0.00 


25.00 


25.00 


57 


ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರದ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರದ ಶ್ರೀ 
ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. 


2019-20 ” 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 


58 


|ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕದವರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 


ವೀರಭದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 


" |ನಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


17.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು 


59 


ಅರಕಲಗೋಡು. ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥೇಶ್ತರ ಹಾಗೂ 
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಗಳ ಬಳಿ ಹೈಟೇಕ್‌ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ (ತಲಾ ರೂ25.00 ಲಕ್ಷ) 


2018-19 


50.00 


25.00 


12.50 


37.50 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚ್‌ 


2018-19 


2019-20 


ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 
ರಾಮನಾಥಮರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


100.00 


30.00 


0.00 


30.00 


61 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಅರಸೀಕಟ್ಟೆಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


100.00 


25.00 


0.00 


25.00 


62 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದ್ರಪಟ್ಟಿಣ 
ಸಂಗೀತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 


ಸೌಕರ್ಯ. _ 


2019-20 


30.00 


0.00 


10.00 


10.00 


6 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟೆಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಂರ್ಯ. 


2019-20 


30.00 


0.00 


10.00 


10.00 


64 


ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಧ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ, 
ಕಬಳಿಗೆರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 


200.00. 


30.00 


0.00 


30.00 


ಬೇಲೂರು: ತಲ್ಲೂಕು 


65 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು 
ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೈಟಿಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಬಳಿ) 


2018-19 


25.00 


25.00 


0.00 


25.00 


66 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಮರಗೂರು ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 


- [ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು-ಕಟ್ಲಿಸುಪ-'ಸಲುವಾಗಿ--- - 


2018-19 


50.00 


10.00 


67 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌. 234 ರಿಂದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬನ 
ರಸ್ತೆ 9.58.ಮೀ 


2018-19 


490.00 


50.00 


0.00 


50.00 


68 


ಬೇಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಂಡೆ 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ 


2018-19 


100.00 


25.00 


69 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗೋಣೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹುಲಿಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


17.00 


70 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಬಿಡು 
ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


33.00 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 


7 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈವ 'ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಿ 
ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


100.00 


50.00 


25.00 


75.00 


Page 8 


72 


ಕಂಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ . 


2018-19 


- 2019-20 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಿಲೆ 
ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ನವಿಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 


, 100.00 


50.00 


25.00 


75.00 


73 


. |ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 

ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸೆ 
ಣ "ಇ "ವ [A] 

ಮತ್ತು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


2018-19 


-50.00 


26.50 


11.00 


37.50 


74 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ. 


«2019-20 


25.00 


0.00 


ಹೊಳೇನಂಬೀಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


8.00 


76 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ' ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹೊಳೇನರಸೀಮರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19. 


233.00 


0.00 


100.00 


ಧಾನ್‌ ಇಲ್ದ ಹಾಸನಾವರ ಸಾಧನ 
ಹಳೇಕೋಟೆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸವನ್ನು 
[ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸಕ್ಕೆ 
[ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ 


2018-19 


63.00 


0.00 


47.25 


ಸಕಪೇಶಪರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


77 


ಮೂಕನಮನೆ ಪಾಲ್ಫ್‌ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


2018-19 


75.00 


50.00 


50.00 


78 


79 


80 


.|ನಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಬಾಳು 


[ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು 


ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಬ ವ [53 

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 

[ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


75.00 ” 


50.00 


. 6.25 


56.25 


ಹೋಬಳಿ ಬಿಳೆಸಾರೆಯಿಂದ ' 

ಪ್ರೇಕ್ಟಣಿಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ 
ಬ್ರ $ a 

ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


75.00 


0.00 


25.00. 


25.00 


ಹೋಬಳಿ `" ಮೂಕನಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲ) 


ಕ PENN ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಕಳದ ಎರಡು 1] 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು pi ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚ 
0. ವರ್ಷ 
2018-19 | 2019-20 | ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಬಾಳು 
81 |ದೇವಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 2019-20 30.00 . 0.00 10.00 10.00 
ಮರೆಗಡಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ' 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಟೇತ್ರದ |] 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ 
ಗ್ರಾಮದ. ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ 
82 |ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 2019-20 25.00 0.00 8.00 8.00 
ಸೌಕಂರ್ಯು ನಿರ್ಮಾಣ _ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಶಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
TOR/164/TOP/2019, BNeo#: 13/11/2019 


is 


2019-20 25,00 0.00 8.00 $8.00 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ದೊಡ್ಡಗದ್ದೆವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


kX) 


ಹಾಸನ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
ಹೋಬಳಿ . ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 
84 [ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 2019-20 50.00 0.00 17.00 17.00 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. 


i ಅರಸೀಕೆರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ -ಕ್ಟೇತ್ರದ. | ee 
ಹೊನ್ನಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಪೂತನ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. 


2019-20 25.00 0.00 8.00 8.00 


85 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರುಣಾ ಕೆರೆಯನ್ನು 


86 |ಮಾದರಿ ಪ್ರಬಾಸಿ. ತಾಣವಾಗಿ 2018-19 150.00 75.00 0.00 75.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುಯ. 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಮರೆ | 


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ 
ಶ್ರ ಜೇಡಿಕಟ್ಟೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಆವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿ 
ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


87 2018-19 300.00 50.00 0.00 50.00 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂರದಾಯ ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌. 
88 |ಖನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 


50.00 


30.00 


0.00 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ 
ಈಶ್ವರ "ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಶೌಚಾಲಯ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ) 


89 


2018-19 


25.00 


"25.00 


0.00 


25.00 


ಮೈಸೂರು ತಾ। ಜಯಪುರ ಯೋಬಳಿ 
90 ಮುಳ್ಳೂರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, 
[ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


2018-19 


30.00 


30.00 


0.00 


30.00 


ಮೈಸೂರು ತಾ॥ ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ 
ಕಲ್ಲೂರು. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ" ಬಸವೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


9 


2018-19 


30.00 


30.00 


0.00 


30.00 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡಕಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 


ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ. TOR 72 TDP 2019, &.30.112019.) 


92 


2019-20 


100.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋಗಾದಿ ದಮ 
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ.(ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
FOR 72 TDP 2019, &.30.12019) 


93 


2019-20 


50.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಮೈಸೂರು ತಾಲಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ 
ಬ್ಲಮ ಬಸವೇಶ್ವರ h ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 


ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ..(ಸರ್ಣಾರಡ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯ 
TOR 72 TDP 2019, 8.30.11.2019.) 


94 


2019-20 


50.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಮೈಸೂರು . ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
95 |ಕೀ ಬಿಲ್ಲೇಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


33.00 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಪುರಾತನ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


96 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 


ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ 


97 |ರೀತಿಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


33.00 
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a 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡೌಸರು 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚ್‌ 
2019-20 | ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಕಳೆದ ಎರಡು 


'ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


[_ 


98 


ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


25.00 


0.00 


25.00 


99 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ 
ವ [2 

ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


25.00 


10.00 


100 


[ನೋಲನಹಳ್ಳಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


25.00 


25.00 


"25.00 


101 


ಹೂಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮಾದಯಳ್ಳಿ 
ಉಕ್ಕಿನಕಂತೆ ಮಂಠಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


30.00 


30.00 


0.00 


30.00 


102 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 


103 


ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರುಪಾಲ 
ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಆರಾಬ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ 
ಕಲ್ಲೂರಪ್ಪನಬೆಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


—— 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 


104 


ಹುಣಸೂರು : "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: “ಪುಡಿಕೇರಿ-- - 


ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್‌ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐಯಪ್ಪ 
ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


20.00 


7.00 


7:00 


ಟೀ.ನರಹೀಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


- 
RMR 


105 


ಮೂಗೂರಿನ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ 
ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ರಾಜಗೋಮರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


2018-19 


500.00 


100.00 


180.00 


106 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರ 


[ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 


ಸಿದ್ದೇಶರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಕಂಮಗಾರಿ 


2018-19 


96.00 


50.00 


0.00 


ಹೆಟ್‌.ದಿ.ಕೋಟ ಈಾಲ್ಲೂಕು 


107 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ ಟಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮರವರ ಸಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯಾನವನ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


100.00 


50.00 


25.00 


75.00 


Page 12 


೪ 
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[CN 


ಸಂ. 


ಕಂಮಗಾದಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


| 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾಸ ] 


. 2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ನಂಜನಗೂಡು: ತಾಲ್ಲೂಕು 


. 108 


ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ವೀವಿಂಗ್‌ 
ಕೇಂಧ್ರವನ್ನು ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


2018-19 


100.00 


50.00 


0.00 


50.00 


109 


ನಂಜುನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ಹೋಬಳಿ, ರಾಂಯರ ಗ್ರಾಮದ 

ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


30.00 


0.00 


10.00 


10.00 


110 


ನಂಜುನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ದೊಡ್ಡಕವಲಂದೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಡತಲೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ನರ 'ಸ್ತಾಮಿ 

Ko] 5 ವ ವ 
ದೇವಸ್ಥಾ; ನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


17.00 


M1 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂತೆ 

ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ, 
ry 

'ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


112 


ಕೃಷ್ಣರಾಜ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಚುಂಚೆನಕಟ್ಟೆ 
ಜಲಪಾತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ 
ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶ 
ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಚ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉಪಹಾರ ಗೃಹ 
ಶೌಚಾಲಯ, _ ವಾಟ್‌ಟವರ್‌, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ 
ಸ್ನೇಪಿಂಗ್‌, ಸೋಲಾರ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌, ಕಾರಂಜಿ, 
[ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿದ ಪ್ರದೇಶ, ಜಿಪ್‌ಲೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


33.00 


2018-19 


ps 


- 825.00 


250.00 


368.25 


618.25 


13 


ಕೃಷ್ಣರಾಜ ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
'ಅರ್ಕೆಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ನೋಪಾನೆ 
ಕಟ್ಟಿ ಯಾತ್ರಿ ಧಾಮ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ಥೇಪಿಂಗ್‌ 
[ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 


354.00 


150.00 


0.00 


150.00 


114 


ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು 
ಹೋಬಳಿಯ ಕಪ್ಪಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


200.00 


100.00 


50.00 


150.00 


15 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ 
ಹೋಬಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ 
ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 


200.00: 


50.00 


0.00 


50.00 


116 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಿರ್ಲೆ 
ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 


25.00 


10.00 


0.00 


10.00 
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 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐರ್ಟು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


117 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಣ 
[ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ನರ 
ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕರನ್ಷೆ ಮತ್ತು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ . 


2018-19 


200.00 


0.00 


0.00 


0.00 


118 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಿಆರ್‌. ನಗರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪೂರು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
'ಜ್ಯೋರ್ತಿಮಹೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 

ವಪ » p 
ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


138.00 


0.00 


38.00 


38.00 


19 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಷಿನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19. 


238.00 


50.00 


40.00 


90.00 


120 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಮಿರ್ಲೆ. ಗ್ರಾಮದ 
ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ (ಈಶ್ವರ) ದೇವಸ್ಥಾನ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


74.00 


24.00 


10.00 


34.00 


121 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಆರ್‌.ನಗರ 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮೂಡಲಬೀಡು 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


60.00 


20.00 


0.00 


20.00 


122 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಪೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುಪ್ಪಯಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


23.00 


0.00 


123 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ರಾಮಾನುಜಚಾರ್ಯ  (ಭಾಸ್ಕರಸ್ವಾಮಿ) 
ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


74.00 


30.00 


0.00 


30.00 


124 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ ಕೆಆರ್‌. ನಗರ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 
ಶ್ರೀ ಯೋಗನರಸಿಂಗಮರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ " 
ದೇವಾಲಯದ ಮಹಾದ್ದಾರಕ್ಕೆ 
ರಾಜಗೋಪುರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ. 


2018-19 


49.50, 


19.50 


0.00 


19.50 


125 


Fr 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಚಂದಗಾಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರ 


. [ದೇವಾಲಯದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


20.00 


10.00 


0.00 


10.00 
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NCS 


ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, 
ಇ 126 [ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ: 
ರಾದ ವರ್ಷ 


[ `ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
ಅಂದಾಟು ಮೊತ್ತ 


2018-19 2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾಸ 


ಬೋರೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ಕಟ್ಟಿಡ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


25.00 15.00 0.00 


15.00 


127 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಿರ್ಲೆ ಹೋಬಳಿ, ಕುಪ್ಪಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವ್ನರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


25.00 0.00 0.00 


0.00 


128 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ 
ಹೋಬಳಿ, ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ 
ನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 


20.00 0.00 0.00 


0.00 


129 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನೆಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲು 
ಹೋಬಳಿ ಕಾಟ್ಲಾಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ e ದೇವಸ್ಥಾನ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2018-19 


15.00 "15.00 0.00 


ಕೆಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿರ್ಲೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸಮ್ಮ , ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 


2018-19 


35.00 20.00 0.00 


20.00 


131 


— 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅರ್ಕೇಶ್ವರ 


ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2018-19 


240.00 50.00 0.00 


132 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಸೋಮನಾಥಮರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 


375.00 50.00 0.00 


133 


' [ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ 


ಭಾಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2019-20 


134 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


| 0.00 


: 0.00 


100.00 50.00 


50.00 


0.00 


 |ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ 


ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಅಂಜನೇಯ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. 


2019-20 


40.00 0.00 13.00 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
[ಅರ್ಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶಿವನ 
ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಶಿಷ್ಠಾಪನೆ. 


2019-20 


“13.00 


40.00 0.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) | 


[GY 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
: ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


_ 


2018-19 [ 


ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 
2019-20 | ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಕಳೆದ ಎರಡು 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯೊಸ 
ಅಗ್ರಹಾರದ ಹೋಬಳಿ 

137: |ದೊಡ್ಡವಡ್ಡರಗುಡಿ ' ಗ್ರಾಮದ 
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


15.00 


- 


0.00 


5.00 


5.00 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲುಕು ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ 
ರಾಮದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 

138 ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ 
ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಕೂಡುರನ್ನೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


+ 


2019-20 


40.00 


0.00 


13.00 


13.00 


|- 


ಕೆಆರ್‌. ನಗರ ಟೌನ್‌ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
139 |ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 


2019-20 


35.00 


0.00 


12.00 


12.00 


E A 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಳ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 


200.00 


0.00 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮಸಣೇಕಮ್ಮ ಆಧಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
(ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಿದಮ್ಮ) ಜೀಣೋದ್ದಾರ 


141 


2018-19 


200.00 


50.00 


0.00 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ನಗರದ 
ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಲ್ಲಯಳ್ಳಿ 
'ಅರಸಿಕೆರೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


142 


2018-19 


200.00 


0.00 


50.00 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾವಂದೂರು 
143 |ಮಠದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
al 


— 


2018-19 


25.00 


10.00 


0.00 


10.00 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 

I 


144 


2019-20 


25.00 


0.00 


8.00 


8.00 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬೆಟ್ಟಿದಹುರದ ಕನ್ನಡ ' ಮಠದ ಬಳಿ 
145 [ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
(ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
:TOR/180/T0p/2019, ದಿನಾಂಕ; 28/1/2೦19) 


2019-20 


25.00 


0.00 


10.00 


10.00 
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(ಲಲ.ಲರ್ತ ಗಳ್ನಾ) 


ಇಫದ್‌ರಡು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವರ್ಷಗಳಳ್ಲಿ ಬರ್ಚು 
ಲಾದ. ವರ್ಷ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
2018-19 2019-20 K 


ee 


ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲೂರು 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಬೈಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


2019-20 


ಟಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳಿಗಾಲ 


ಪಟ್ಟಿಣದಿಂದ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ 
ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಸಿಗರಿಗೆ 
04 ವಿಶ್ರಾಂತಿಧಾಮಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ 


ಶಿವಸಮುದ್ರದಳ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ 
(ಮಧ್ಯರಂಗ) ದೇವಾಲಯದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 


2018-19 


2018-19 
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ಯಳಂದೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಳೆ 
ಮಂಟಿಪದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮತ್ತು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಯಳಂದೂರು 
ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಗನೀರ್‌ದಾರ ಬಂಗಲೆಯ 


2019-20 


ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕೋದಂಡರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ 208-19 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2018-19 


2018-19 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಪಂ ಬಿಂಡಿಗಾ ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಪಂ ಕುಮಾರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ 


2018-19 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ 
ಹೋಬಳಿ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ, 
ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಸಣಾ 
ರೇಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


2019-20 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ದೋಣಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ 
ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಯೂತ್ತಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 


ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/22/TDP/2020, ದಿನಾಂಕ: 
29/0/2020) 


2019-20 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾಸ 


2018-19 


2019-20 


ಸಲಲ ಬ್ಲ ೦) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ.ಹೊನ್ನಮ್ಮನ 
ಹಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ಕ್‌ಗೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ. 


| ಮಂಜೂ 


ರಾದ ವರ್ಷ 


2019-20 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
"ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 
'ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


50.00 


0.00 


25.00 


25.00 


163 


164 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಗಾಳಿಹಳ್ಳಿ 
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬನದ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. - 


2019-20 


150.00, 


0.00 


112.50 


112.50 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ 
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


150.00 


0.00 


112.50 


112.50 


165 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹುಲ್ಲಿಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಮಠಕ್ಕೆ 


ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


0.00 


12.50 


12.50 


166 


ಚೆಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕಾ 
ಹೋಬಳಿ ಕರಡಿ ಗವಿಮರಕ್ಕ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


167 


ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ 
ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪ! ಗೋಪುರ 
ಸಂರಕ್ಸಣಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


168 


ಹಿರೇಮಗಳೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ 
ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕಂರ್ಯುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


200.00 


0.00 


100.00 


. 100.00 


169 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ' ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಅಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ದ್ರಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


0.00 


170 


ಶುಮಾರಗಿರಿ ಕ್ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


12.50 


12.50 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಪ) 


[eS 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡ್ಲು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾಸ 


171 


ಗಾಳಿಗೆರೆ ಭೀಮಗಧಾ ತೀರ್ಥದ 
ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ, ' ವೀಕ್ಸಣಾ 
ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ, ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಂಚು, 
ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸ ನೆನಪಿಸುವ 
ಶಿಲ್ಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


300.00 


0.00 


225.00 


225.00 


172 


ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ಪತಂಜಲಿ 
ಯೋಗಭವನ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


0.00 


50.00 


50.00 


173 


ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ತೇಗೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಸು 
ಸಮುದಾಯ ಭವನಳ್ಳಿ 


2019-20 


75.00 


0.00 


37.50 


37.50 


74 


ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿಗೇಟಿನಿಂದ 
ಹೆಳೇಬೀಡುವರೆಗಿನ : ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 


“ 2019-20 


0.00 


75 


ಹುಲಿಕೆರೆಯಿಂದ ಕರಡಿಗವಿಮಠ 
ಷೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2019-20 


200.00 


0.00 


150.00 


76 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನೆತ್ತಿ ಚೌಕ-ಮೇಲಿನ” 
ಹುಲುವತ್ತಿ, ಮುತ್ತೋಡಿ- 
ಕೊಳಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


(ಸರ್ಕಾರದ " ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: kd Koi 
T}TOR/196/TDP/2019, &: 28/1/2019) 


2019-20 


525.00 


177 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಐ.ಟಿ. 
ಸರ್ಕಲ್‌ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್‌, ಹಾಗೂ 
ಅಜಾದ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪೌರಾಣಿಕ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಿಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನ್‌ ಟೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
TOR/200/TDP/2019, &ಿ: 31/12/2019) 


2019-20 


170.00 


0.00 


127.50 


178 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 
ಎನ್‌.ಎಮ್‌.ಸಿ. ಸರ್ಕಲ್‌, ಬೋಳಾ 
ರಾಮೇಶ್ಯರ ಟೆಂಪಲ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌, 
ಪಾಲಿಟೆಕ್ಸಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪೌರಾಣಿಕ, 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ 
ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಸೌಂದರ್ಯಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರ್ಕಾರದ 
ತಿದ್ದುಪಡಿ : ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 
TOR/200/TDP/2019, ದಿ: 31/12/2೦19) 


2019-20 


130.00 


0.00 


97.50 


97.50 
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ಸಲಲ ಲ್ಲ ಗರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


179 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ 
(ದಂಡರಮಕ್ಕಿ) ಕೆರೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


_ 2019-20 


1400.00 


0.00 


0.00 


0.00, 


180 


181 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ 
ಕೋಟೆಕೆರೆಂಯನ್ನು ಸಮರಗ್ರವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. 
ಹಿರೆಕೊಳಲೆಳೆರೆಯನ್ನು ಸಮರಗ್ರವನ್ನಾಗಿ 
ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ). 


2019-20 


400.00 


0.00 


0.00 


0.00 


2019-20 


118.00 


0.00 


88.50 


182 


(ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಘುಗಾರಿ). 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಮೂಗ್ತಿಹಳ್ಳಿ 
ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


140.00 


0.00. 


105.00 


183 


184 


ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ 
ಇ ೬8 

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 

ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ; 


2019-20 


200.00 


0.00 


150.00 


150.00 


ಬಿಳಿಕೆರೆ-ತರಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ . 
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಂದ ಮೌಂಟೇನ್‌ ವ್ಯೂವ್‌ 
ಕಾಲೇಜು-ಅಲ್ಲಂಪುರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/196/TDP/2019, 
28/1/2019) 


2019-20 


400.00 


0.00 


0.00 


0.00 


185 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಊರುಬಗೆ ಗ್ರಾಮ 

ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ನಾಣ್ಯಾಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಬ್‌ 


2018-19 


25.00 


25.00 


0.00 


25.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳದ ಎರಡ್ಡಾ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 


1] ಮಾಡಿರುವೆ ಅನುದಾನ 


186 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಪೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯದ 
ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 


30.00 


- 


30.00 


0.00 


30.00 


187 


[ಮೊಡಗಿರ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ತೋರಣಮಾವ್ರ-ಮರ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಗೌತಮೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ 


|ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


2019-20 


100.00 


0.00 


50.00 


50.00 


188 


1 


ಮೂಡಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಹಾಂದಿ-ಬಸ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಬೇಲೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ) 


2019-20 


40.00 


0.00 


40.00 


40.00 


189 


ಮೂಡಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಹಾಂದಿ-ಮಾಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೇಲೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ರಸ್ತೆ) 


2019-20 


40.00 


0.00 


30.00 


30.00 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಗೋಣೆಬೀಡು ಅಗ್ರಹಾರ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


75.00 


75.00 


191 


[ಮೂಡಿಗೆರೆ  'ಠಾಲ್ಲೂಕು' ಬಲ್ಲಾಳ 
ರಾಯನದುರ್ಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


75.00 


192 


ಮೂಡಗೆರೆ ಕ್ಟೇತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಮರ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


25.00 


25.00 


ಮೂಡಗೆರೆ ಕ್ಟೇತ್ರದ ಆರದವ್ಳಿ 
ಶಂಕರದೇವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ." 


2019-20 


25.00 . 


0.00 


12.50 


12.50 


194 


ಮೂಡಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಗಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


37.50 


195 


ಮೂಡಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ದೇವರಮನೆ ಕಿರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


37.50 


37.50 
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Ww 


[Ct 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 


ರಾದೆ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ - 


2018-19 


2019-20 


196 


'ಮೂಡಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಂಗರವಳ್ಳಿ-ಹಾರ್ಜಿಸಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಶೃಂಗೇರಿ-ಮುತ್ತೋಡಿ 
ಅಭಿಯಾರಣ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ: 


2019-20 


200.00 


0.00 


150.00 


150.00 


ವನ್‌:ಆರ್‌.ಪುರ. ತಾಲ್ಲೂಕು 


197 


[ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನರಸಿಂಶರಾಜಮರ 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಬಗೆ - 


2018-19 


100.00 


15.00 


“0.00 


15.00 


198 


|” 


ತರಣಿರೆ: ಕಕಲ್ಲೂಕು 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ , ಶಿವಶರಣೆ 
ಅಕ್ಕನಾಗಲಾಂಬಕೆ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಕ್ಟೇತ್ರ 
ಬರಿ 
ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


85.00 


0.00 


42.50 


42.50 


199 


ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲತ್ತಗಿರಿ 


200 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕಿರೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ' 


ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, 


2019-20 
ಪಾಲ್ಸ್‌ಗೆ . ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


50.00 


0.00 


25.00 


25.00 


2019-20 


100.00 


0.00 


50.00 


50.00 


201 


ಯಗಬ ಮನ್ಸಾರ್ಜುನ ದೇವಾನ್‌ ಬಳಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಸರ್ಕಾರದ 


ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: TOR/23/TDP/2019, 
ದಿನಾಂಕ: 02/07/2019.) 


2018-19 


50.00 


25,00 


0.00 


25.00 


202 


ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ವನಿಡಘಟ್ಟಿ 
ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ/ಸಮುದಾಯ 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


50.00 


0.00 


25.00 


25.00 


203 


ಕಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರದ ಜಿ. 
ಯರದಕೆರೆ ಹಾಲೋಕಳಿ 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸುಕ್ಟೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


"50.00 


0.00 


25.00 


25.00 
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(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲು 


ಕಂಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ನೆ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನ 


204 


ಕಡೂರು ತಾ. ಅಯ್ಯನಕೆರೆಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 


200.00 


0.00 


100.00 


100.00 


205 


ನೀತಾಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 


"ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 


100.00 


0.00 


75.00 


75.00 


206 


ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ 
"|ಶಕುನರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ 


ದೇವಸ್ಥಾನ (ಮುಜರಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) 


. [ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. 


150.00 


0.00 


112.50 


207 


1 


ಕೆಡೂರು ನಗರದ ಯಳನಾಡು 
ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತಿನಿವಾಸ 

3 Iv) 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


12.50 


208 


ಚಂದ್ರದ್ರೋಣ ಪರ್ವತದ 
ಕವಿಕಲ್‌ಗಂಡಿಯಲ್ಲಿ ' ವೀಕ್ಸಣಾ 
ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪೌರಾಣಿಕ 
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ವಾತಾವರಣ 
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. 


2019-20 


50.00 


0.00 


25.00 


25.00 


209 


ಶ್ರೀ ಹೇಮಗಿರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾತಿನಿವಾಸ, ಪ್ರಸಾದ 
ಯರ ಸಾ ಯ 2ಪ್ರಗೆಲಿ 

ನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ. 


2019-20 


175.00 


0.00 


87.50 


87.50 


210 


ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣೂರು 
ಬಿ.ಎಸ್‌. ' ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ 
ಮೂಲಕ್‌ ಹುಲಿಳೆರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


300.00 


0.00 


225.00 


225.00 


211 


ದೇವನೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಟ್ಮೀಕಾಂತ 
ಬೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಸಣೆ, - ನವೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


150.00 


0.00 


0.00 


212 


ಸಖುತಾಯಪಟ್ವಿಣ-ಕುಮಾರಗಿರಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


2019-20 


500.00 


0.00 


375.00 


213 


ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ 
ದೇವಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ)  ಡಾರ್ಮಿಟಿರಿ 
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


25.00 


0.00 


12.50 


12.50 
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1 


RR 


ಇನ 


ಕ್ರ | ಮಂಜೂ 
ಸಂ. ಸ ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 


2018-19 


2019-20 


ಕಡೂರು ಈಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಡಘಟ್ಟದ 
ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
(ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ) 2019-20 
ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಮುಂದುವರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


24 


25.00 


0.00 


12.50 


I ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


12.50 


ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲುಕು ಕೆ.ಎಂ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಖುರಾಯಪಟ್ಟಿಣ | 
ರಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


215 2019-20 


200.00 


0.00 


150.00 


150.00 


ಕೆಡೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಬಿ. ಕಾವಲ್‌ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಚಟ್ಲಿಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ನಿಡಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 2019-20 
ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


216 


400.00 


0.00 


300.00 


300.00 


ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಶ್ರೀ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ 
ರುದ್ದಭಟ್ಟನ  ಜನ್ನಕ್ಗಳದ  ಹಶ್ತಿರ 2019-20 
ಫುಡ್‌ಕೋರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 4 
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ' 


217 


25.00 


0.00 


12.50 


12:50 


ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಮೇಗುಂದ ಹೋಬಳಿಯ ಪಂಚಮಿಕಲ್ಲು ಎಂಬ 
ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವಂಶೆಹ ಜೈನ ಮಣ್ಯಸ್ಷೇಕ್ರದಲ್ಲಿ | 2018-19 
ತಡೆಗೋಡೆ/ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


218 


50.00 


12.50 


37.50 


ಹೊಯ್ದೆಳರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಸಂತ 
ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ | 2018-19 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


219 


25.00 


0.00 .. 


25.00 


ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮದಗದ ಕೆರೆಯ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 209-20 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


220 


105.00 


0.00 


78.75 


78.75 


ಶ್ಯಂಗೇರ ಶಾಲ್ಲೂಕು 


ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರದ ಶ್ರೀ 
ಜಗದ್ಗುರು ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ 
ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮೀಠ ಇಲ್ಲಿ 


221 2019-20 


” |ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ. 


- 100.00 


0.00 


50.00 


50.00 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ಅಂದಾಜು ಮೊಶ್ತ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


50.00 


ದಿಂದ ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪರ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಲೆ 


ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮರಮಡ್ಡೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ಉರುಂಬಿ ಚಾಮಡ್ಯ ಫಾಲ್ಸ್‌ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


I 


ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಣ್ಣೂರು 


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಟಿ 
ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಆದಿಬೈದರುಗಳ ಗರಡಿ ಹತ್ತಿರ 


2019-20 


2019-20 


(ರೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮು 


2018-19 2019-20 


0.00 37.50 


ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


37.50 


3.00 


50.00 


ಕೂರ್ನಾಡು 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಸೌಕಂರ್ಯ. 


ಸೋಮನಾಥ 


225 ಮೂಲಭೂತ 2018-19 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ 
ಗ್ರಾಮದ ತಲಖಾಡಿ (ಉಚ್ಚಿಲ) ಕಡಲ 


ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಶೌಚಾಲಯ, ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ 
ಲೈಟ್‌, ಪೆಡಸ್ವಿಯನ್‌ ಸೀಟಿಂಗ್‌, ವಾಟಿರ್‌ 
ಪ್ಯೂರಿವ್ಯಯಿಂಗ್‌ಪ್ದಾಂಟ್‌, 
ಇಂಟಿರ್‌ಲಾಕ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ 
ಸೌಲಭ್ಯ 


226 2018-19 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡುಮ 
ಅನಂತಪದ್ಧನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಶೌಚಾಲಯ, ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಟ್‌ ಹಾಗೂ 
'ಇಂಟಿರ್‌ಲಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


227 2018-19 50.00 


Page 26 


0.00 


25.00 


0.00 


15.00 


50.00 


25.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಂಜೂ 
ರಾದೆ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು 


2018-19 


2019-20 


ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿರುವೈಲು 
ಗ್ರಾಮದ ಮಾಮಂಜೂರು ಪರಾರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀ ಕೋರ್ಲಬ್ದು ಚಾಮುಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿ 


- |ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ 


ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯವನ್ನೆ 


ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಗ್ಗೆ 


2018-19 


25.00 


10.00 


0.00 


| 


10.00 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಜಿನಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜೇನಾಡಿ ದರ್ಗಾ 

ಷರೀಪ್‌ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಂಡ್‌ 
ವರ್ಕ್‌. 


2018-19 


40.00 


15,00 


0.00 


15.00 


231 


232 


—— 


ಮಂಗಳೂರು " ತಾಲ್ಲೂಕು 

ಮಾಮಂಜೂರು ಚೆಕ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ 
ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ೫ 


2019-20 


40.00 


0.00 


13.00 


13.00 


ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉರ್ವ ಶ್ರೀ 


ಸೌಕರ್ಯ, ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ . 


2019-20 


50.00 


0.00 


17.00 


17.00 


[ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.16ರ 
ಬಂದ್ರ ಕೂಳೂರು ಪಡುಕೋಡಿ , ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ, ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಸೈಕಲ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
(300 8.ವಿ್‌) 


2019-20 


100.00 


0.00 


33.00 


33.00 


23 


'ಬೆಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ 


ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಶೌಚಾಲಯ, ಹೈಮಾಸ್ಸ್‌- ಲೈಟ್‌ ಹಾಗೂ 
ಇಂಟಿರ್‌ಲಾಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2018-19 


50.00 


25.00 


0.00 


25.00 


234 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮದ 
ಶಿಶಿಲೇಶ್ವರ ದೆವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


2018-19 


25.00 


15.00 


0.00 


15.00 


235 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಸೌತಡ್ಡ ಮಹಾಗಣಪತಿ ` ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ 


2018-19 


25.00 


15.00 


0.00 


15.00 
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5 | 
ಸಂ. 


ಕಾಮಗಿರಿಯ ಜೆಸರು 


ಬೆಳ್ತೆಂಗಡಿ ತಾ. ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಾಳಿಗೆ-ಕದಿರಾಜೇಶ್ವರ 


[ms ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ. 


236 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ಶಿಶಿಲ ಗ್ರಾಮದ 


237 


ಓಟ್ನಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ. 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈ. ಗರ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 
238 |ನಂದಿಬೆಟ್ಟಿದಿಂದ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ. 


ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲವಂತಿಳೆ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಗುರುತಿಸಿ, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ. ಪ್ರಿ 
ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


240 


ಮಶ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಯ್ಯೂರು 

'ಮಾಡಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ 

241 [ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ಕುಡಿಯುಪ ನೀರು, 
;  |ಜೈಮಾನ್ಕ್‌ ವಿದ್ಯಜ್‌ದೀಪ, ಹೈಟೆಕ್‌ 

ಶೌಚಾಲಯ ಯಾಗೂ ವಿಶಾಂತ್ರಿ ಕೊಠಡಿ 
ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೂಡಬಿದರೆ ಕ್ಟೇತ್ರದ ಕಡಲಕೆರೆ 


242 ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ 


2019-20 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) ' 


ಮಂಜೂ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ಕಳೆದ ಎಂಡು 
ರಾದ ವರ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊಶ್ತ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಚು 
2018-19 2019-20 | ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 
2019-20 25.00 0.00 8.00 8.00 
25.00 0.00 8.00 8.00 
2019-20 0.00 8.00 8.00 
2019-20 0.00 50.00 50.00 


2019-20 


125.00 0.00 


42.00 


42.00 


2018-19 15.00 


0.00 


ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಅಜ್ಜರಕಾಡು 
243 |ಬಳಿಯ ಭುಜಂಗ 


| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಪಾರ್ಕ್‌ 


15.00 
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33.00 


ಮಂಜೂ ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ § 
» ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ರಾದ ವರ್ಷ ರ್‌ 
2018-19 2019-20 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ 
ಾಲಿಮಾರು ಮಠ ಶಿ ಕೃಷ್ಣ K 
ಪಾ ಶೀ ಕಣೆ | 20-20 200.00 0.00 67.00 67.60 
ಮಠ ಉಡುಪಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಟಿ . F 
ಡಾ. ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ eo K 
245 ® 2019-20 | 100.00 0.00 0.00 0.00 
ಪಾರ್ಕ್‌ ನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಕಾರ್ಕಳದ ಆನೆಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 


246 [ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ತಿದ್ದುವ | 28-19 100.00 50.00 0.00 50.00 
ಆದೇಶ .ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿ.ಒ.ಆರ್‌/181/ಟ.ಡಿ.ಪಿ/2019, ದಿ: 
23/12/2019. § 


ಉಡುಮಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ” 
ಲ್ಲಿ ರುವ ಕಸಬ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟಿ 

ಮಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ Ne 2018-19 13.50 13.50 0.00 13.50 

ಚೆನ್ನಯ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ 

ನಿರ್ಮಾಣ. 


247 


ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಮಿಕಲ್‌ . 
24 |ಕುಂಜಬೆಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ 2019-20 200.00 0.00 67.00 67.00 
ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ' ° 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ 
249 [ಕೋಟಿ-ಚಿನ್ನಯ ಧೀಂ ಪಾರ್ಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ | 2018-19 100.00 25.00 0.00 25.00 
ಅನುದಾನ ಕೋರಿ. - 


| [ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ತ್ರಾಸಿ ಮರವಂತೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 


Marine drive Works 


250 2018-19 75.00 50.00 0.00 50.00 


ಕುಂದಾಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
251 | ಕುಂದಾಪುರದ ಕೋಡಿ ಕಡಲ 2019-20 - 25.00 0.00 ’ 800 “8.00 
ತೀರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. : 


ತಾಪ್‌ಕ್‌ 
ಕೋಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳೆಳಳಿವೆ ಕಡಲ 


ತೀರ ಅಭಿವೃದ್ರಿ. 


2019-20 : 25.00 0.00 8.00 $8.00 


252 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ) 


M ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು , 


ಮಂಜೂ 
ರಾದ ವರ್ಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 


2019-20 


ಕಳೆದ ಎರಹು 1] 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


yl 


(Jಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು 7 

| 
ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


253 


2018-19 


29.00 


29.00 


0.00 


29.00 


ಉಡುಪಿ 
ಕ್ಟೇತ್ರ ದ 
ರಸ್ತೆಯ 
ಸಂಪರ್ಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ 

ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಡಿಘಟ್ಟಿ ಬೀಚ್‌ 
ಎಂಡ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 


254 


— 


2019-20 


75.00 


0.00 


25.00 


25.00 


[ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಹಿತ್ಸು ಸಮುದ್ರ 
ಕಿನಾರೆ ಬಳಿ ಕುಟೀರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ವ್ಯವ್ಥೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಹೈ ಮಾನ್ಸ್‌ 
ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. | 


255 


2018-19 


15.00 


10.00 


0.00 


10.00 


[ಜಾಪರ ತಾಲ್ಲೂ 


ಬ್ರಹ್ಕಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕೋಡಿ- ಕನ್ಯಾಣ ಕಡಲ ತೀರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


256 


2019-20 


0.00 


8.00 


8.00 


ಬಿಹ್ಮಾವಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘೋಡಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಕೋಡಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಡಲ ತೀರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


257 


2019-20 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 


35.00 


0.00 


12.00 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
[ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ 
ಬದಲಿಸುವ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


258 ಬಟ್ಟೆ. 


4 
ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ 


2018-19 


36.60 


15.00 


12.45 


27.45 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕುನಾಡು 
ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಸಿರೆ (ತಿದ್ದವಿ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆಪ್ರಬ/336/ಪ್ರವಾಯೋ/2018ದಿನಾಂಕೆ 


26/12/2018} 


259 


| 


2018-19 


300.00 


100.00 


125.00 


225.00 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಇರ್ಪು ಜಲಪಾತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಲ್ಲಿ 


260 
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2018-9 


50.00 


50.00 


0.00 


50.00 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗೆಳೆಲ್ಲ) 
ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ 


2018-19 2019-20 


ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಹೋಬಳಿ, ತಪ್ಟೋವನ 
ಮನೆಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ನರ 

೪ ಠಿ ಶ್ವ! 


[ 


| 
ನಡ ವರವಾಗಿ 

ಪ್ರವಾಸ್ತೆ ದೃಮ ಇಲಾಖೆ 
ಹ 
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"ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ 


(ರೂ. ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಳೆದ ಎರಡು 
y ಹಿಂಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
Sv ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ll 2018-19 | 2019-20 ಬರ್ಚು 
ಸಂ. 4 ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಫೆ 
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬೌಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 2018512 
1 ke mp ಬಂಡವಾಳ 50.00 50.00 0.00 "50.00 
ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬೆಳಗಾವಿ ಗಾಮಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ial 
¥ Ke [xc KX [x] yy § 
2 |ದ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡಾದೇವಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುತಗಟ್ಟಿ: ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 2018-19 
. 3 |ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 25.00 


Bi | 
Ella es 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಒಟ್ಟು 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ಫಾಲ್ಸ್‌ನ 


2018-19 


ಯಾತಾ ಸ್ನಳದಲ್ಲಿ. ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
4 | ಬಂಡವಾಳ 30.00 30.00 0.00 30.00 
ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ" ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ k 
ಅರಭಾವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಕೌಜಲಗಿ 2019-20 
5 ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮುರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ | ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಬಳಿ" ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ "ವೆಚ್ಚಗಳು i 
ಒಟ್ಟು 80.00 30.00 16.00 46.00 


5 


pS 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಳೆದ 'ಎರಡು 
ಕ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
N ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು | 5 | 2019-20 ಕರ್ಚು 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ 
- ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
| ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಿ 2018-19 . 
6 |ಗಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡವಾಳ 50.00" 25.00 0.00 25.00 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
4 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ - 
ಹೆರಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರದುಂಡೇಶರ 2018-19 
7 ig Nd ವ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ವೆಚ ಗಳ 
[ed ್ಥಿ i] 
ನಿರ್ಮಾಣ 
K Im 
ಹುಕ್ಗೇರಿ ಲ್ಲೂಕಿನ  ಹರಗಾಪೂರಗಡ ಶಿ 2019-20 
8 ಗತ್‌ | ಂಡವಳ | 5000 | 000 1600 | 16.00 
ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಗಾಪೂರಗಡ ಕೋಟೆ 2019-20 | |. 
9 ((ವಲ್ಲಭಗಡ) ಅವರಣ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಬಂಡವಾಳ .| 50.00 0.00 15.00 15.00 
ಸುಧಾರಣೆ) ' ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 175.00 50.00 31.00 81.00 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಡಕುರಳಿ 2018-19 
10 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಡ'ವಾಳಿ 100.00 50.00 50.00 100.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 
—. 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡಾಪೂರ 2018-19 
11 |ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯಸಿದ್ದೇಶ್ವರ . ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡವಾಳ 100.00 50.00 50.00 100.00 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಒಟ್ಟು "200.00 100.00 100.00 200.00 
ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್‌ 
_ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮಿಟ್ರಿ 2018-19 | 
12 ಸಮುದಾಯ ಶೌಚಾಲಂತು ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ 500.00 250.00 0.00 250.00 
ಸ್ಮಾನಗೃಹಗಳು ಹಾಗೂ ಲಗೇಜ್‌ ಕೊಠಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
+ | ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜ ಸಾದ .| 2018-19 | 2019-20. | wor 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುಬಾನ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ , ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಶ್ರೀಕ್ಸೆ ಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತಂಗು 2018-19 
3 ಫೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತಂಗುದಾಣ | ವ | 6000 | 6000 | 000 | 6000 
ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರ್‌.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ ವೆಚ್ಚಗಳು . 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ 
. |ಶೀ ಮಹಾಂತ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2018-19 
14 [ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ್‌ ಬಂಡವಾಳ 25.00 |. 25.00. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂ 
ಒಟ್ಟು 585.00 | 335.00 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ' 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2018-19 \ 
15 |ಬೆಳವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಂಡವಾಳ 50.00 50.00 000 | 50.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ವೃತಕ್ಸೇತ್ರದ 
ಠಿ ಯಲಿ ರುವ | 2019-20 
16 [ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಯಾನಗರ ಗಮದ ಶ್ರೀ | ವಾ | 5000 | 000 | 1500 | 1500 
ಪುಖದೇವಾನಂದ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಚಗಳು 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ” 
ಒಟ್ಟು 8 100.00 50.00 15.00 65.00 
ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಮಂಗಡಿ 2019-20 . 
17 |ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ | ಬಂಡವಾಳ | 100.00 | 0.00 30.00 30.00 
ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟೊ 100.00 [ 0.00 30.00 30.00 
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಖಾನಾಮರ ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾನಹಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಭೂ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ 2 ಬೈಲುರು 208-19 
18 $e _ ‘ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ವಂಯಂ ಭೂ ಮಾರುತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಫೇವರ್‌. ಹಾಗೂ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್‌. ಅ ಜು n 
ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ We 2018-19 | 2019-20 ಬರ್ಚು 
9. ' ಎತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಕುಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ 2018-19 
19 |ಮಾವೂಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಘಫೇವರ್ಸ್‌ | ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಹಲಸಿ 
ಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ | ೫9-ಇ 
2 ಮದ ಠೇ ನರಗ ನ ೧ | ಬಂಡವಾಳ 60.00 0:00 20.00 20.00 
ಯಾತಿನಿವಾಸ ಮತು ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ವೆಚ ಗಳ: ‘ » 
Re) [2 ್ಥಿಃ A 
ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 
ಒಟ್ಟು 110.00 50.00 20.00 70.00 
ರಾಯಬಾಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ 2018-19 ] 
21 KN ೧ We 4 is ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 --- 0.00 25.00 
ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು _ 
ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸವದತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
2018-19 
ಮಃ ತ ಮ ರ  ದೇವಸಾನಕ್ಸ್‌ ಮೂ 
22 | ಇಂಂಜರ  ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕ © | posse | 2500 | 2500 | 0.00 25.00 
ಸೌಕರ್ಯ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಟಾರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವೆಚಗಳು , 
ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು * 
| 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬೆಕ್ಕೇರಿ 2018-19 | 
23 ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂಚಲಿ ಮಾಯಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ | ಬಂಡವಾಳ 200.00 0.00 100.00 | 100.00 
ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ' ವೆಚ್ಚಗಳು ' 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಲಿ 2018-19 . 
24 |ಶ್ರೀ ಮಾಯಕ್ಕದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ | ಬಂಡವಾಳ 40.00 0.00 15.00 ‘15.00 
ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 290.00 50.00 115.00 165.00 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದ ಶೀ | 2019-20 
3 | ಸ ಳ್ಬು 5 ಬಂಡವಾಳ | 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಸಮಾಧಿಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವಟಿದಳು 
ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಡಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 2019-20 
26 [ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ' ವೆಚ್ಚಗಳು - 


(ರೂ. ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


py ಕಳೆದ ಎರಡು 
y . ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
೨ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಬೂರಾದ್‌ 2018-19 | 2019-20 ಬರ್ಚು 
ಸಂ. ೯ ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 
ಒಟ್ಟು 100.00 0.00 3200 | 32.00 
§ ಬೌಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 1890.00 r- 165.00 359.00 1124.00 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು | 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 
27 |ನಂದನಗದ್ದಾದ, ಜೈಸಂತೋಷಿಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 -30.00 30.00 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಒಟ್ಟು 100.00 0.00 30.00 30.00 
ಶಿರಸಿ ಹಾಲ್ಲೂಕು 
ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ' ಬಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್‌ 2018-19 | 
28 ಬೆಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಂಡವಾಳ 100.00 50.00 0.00 50.00 
ನಿರ್ಮಾಣ (4.00 $.ಮೀ) ವೆಚ್ಚಗಳು ' 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಾನಗೋಡ 2018-19 
29 |ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್‌ ಶ್ರೀ . ಧರ್ಮಪುರಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಬಂಡವಾಳ 60.00 30.00 0.00 30.00 
ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ' ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಂದಾ ಜೆನ ಮಠ ಇಲ್ಲಿ 2019-20 » 
30 9 ” | ಬಂಡವಾಳ | 10000 | 0.00 30.00 30.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು . 
ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ' ಪಂ. ಮುರೆಗಾರ ಘಾಲ್ಸ್‌ 2019-20 
31 |ರಸ್ತೆ (4.00 ಕಿ.ಮೀ) ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ . ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 310.00 80.00 46.00 126.00 
ಮುಂಡಗೋಡ ಶಾಲ್ಲೂಕು r 
ಉತ್ತೆರ ಕನ್ನಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 
32 [ಅತ್ತಿವೇರಿ ಪಕ್ಕಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ | ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 30.00 30.00 
(2019-20) ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 100.00 0.00 30.00 30.00 


೪ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
_ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
ಕ. ೦ದಾಜು ಣ 
3 ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ ನ ಈ 2018-19 | 2019-20 ಖರ್ಚು 
9. ಲ ಮಾಡಿರುವ 
ಅಮದಾನ 
ಕುಮುಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು IE 1] 
s - - kL 
ಕಂುಮಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಡಬೀರಕೊಳಿ ಬೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 2019-20 "| 
33 [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 30.00 30.00 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
_ | 
ಒಟ್ಟು 100.0 | 0.00 | 3000 | 3000 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು r : 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರ್ವಾ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಳಗದ್ಲೆ ಶಿ 2019-20 
3 [ತ ಮ್ಯಾನ್ತಿಯಲ್ಲ ಬ ಳಗ್‌ ವ್‌ | ಮಂಡಳ | 3000 0.00 10.00 10.00 
ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮುಖ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
_—! 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾರ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2019-20 of 
35 |ಅಡುಕುಳ ಜಿನ್ನೋಡಾ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ | ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ರ 
ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆರಗುಂಡಿ ಪಂಚಾಯತಿ 2019-20 
36 |ಹೈಗುಂದದಿಂದ ಮರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ | ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
. |ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . " ವೆಚ್ಚಗಳು - | 
ಒಟ್ಟು 105.00 | 0.00 | 36.00 36.00 
ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು | 
— 
ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2018-19 
37 |ಹುಲಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ  ಲಕ್ಸ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ರ್‌ ಬಡ್ಗು 25.00 25.00 0.00 25.00 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 740.00 105.00 172.00 277.00 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
_ : if 
ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು | 
,|ಥಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮನಸೂರು ಸುಕ್ಸೇತ್ರ 018-19 
38 ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕ್ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ 10.00 10.00 0.00 10.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 10.00 | 10.00 | 0.00 10.00 


(ರೂ. ಅಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
|, | ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
| ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ 2018-19 | 2019-20 ಬರ್ಚು 
ಸಂ. § ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 
ಕುಂದಗೋಳ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ 2018-19 
39 |ಚಾಕಿಮಠದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸಳ್ಳೆ | ಬಂಡವಾಳ | 5000 | 50.00 0.00 50.00 
ರಸ್ತೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2018-19 . 
40 |ಶಿವಾನಂಧ' ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ "ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಬಂಡವಾಳ 15.00 15.00 0.00 15.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚಗಳು . 
ಒಟ್ಟು 65.00 65.00 0.00 65.00 
ಕಲಘಟಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಲಘಟಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದನ. ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ | 8 
“41 | Ky a ಇ | ಬಂಡವಾಳ . 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಸಿ.ಬಿ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ | 209-2 
"42 |ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ | ಬಂಡವಾಳ | 20000 0.00 60.00 60.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
Nl! 
ಅಡವಿ ಸ್ಟಾಮಿ ಮಠ, ಮೊರಬ, ನವಲಗುಂದ 3019-20 
43 ವೆ M ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00° 10.00 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ಕಾಮಿ ಮಠ, ಮನಕವಾಡ 2019-20 
44 |ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ' ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ 17 ರಲ್ಲಿರುವ 2019-20 
45 |ಜಗನ್ಮಾತಾ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅನುಭವ ಪೀಠ ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು _ 
ಧಾರವಾಡ ಶಹರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ | ೨0೪-20 
46 |ಬರುವ ವಿಠ್ಮಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಪ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ - ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ 2019-20 
41 |ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 30.00 30.00 
ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
L- 


(ರೂ. ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಕ. ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
M ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ 2018-19 | 2019-20 ಖರ್ಚು. 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 
[ _ ಅನುದಾನ 
ನವಲಗುಂದ ಕ್ಸೇತ್‌ದ ಚಾಂಗ್‌ದೇವ ಮಹಾರಾಜರ 2019-20 
48 |ಪಣ್ಯ ಕ್ಟೇತ್ರವಾದ ಯಮನೂರು ಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ | ಬಂಡವಾಳ | 10000 0.0 | 30.00 30.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಿ | K 
ಒಟ್ಟು 575.00 25.00 166.00 ] 191.00 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 650.00 100.00 166.00 266.00 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ 
ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ql |_ 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗದಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ 2018-19 ' 
49 1 ಇ ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 0.00 0.00 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು _ ] 
ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಡು 2018-19 
50 |ಕಳಶದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 0.00 . 0.00 
ನಿರ್ಮಾಣ . ‘| ವಚ್ಚಗಳು 
|ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ 2019-20 K 
5] |ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ .| ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು oo 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಸರವಾಡ 2019-20 
52 |ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಲಿಂಗನ ಗಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಬಂಡವಾಳ "50.00 0.00 16.00 16.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚಗಳು - ” 
ಒಟ್ಟು 200.00 | 0.00 - 32.00 32.00 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು | 200.00 0.00 32.00 32.00 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ . [ r 
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 7 
ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ 2018-19 
53: | ಅಬಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡವಾಳ 100.00 50.00 0.00 50.00 
ಸಂರಕ್ಸ್‌ಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
if 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ § 
2018-19 - 
.!ಪಃಿ ದ Ped 4 ದ . ಸೆ ರ 
54 ರಸದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ 'ಉಜನೀಪು ಬಂಡಬಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶೀ ಉಜನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ವೆಟಗಳ 
[ov (2 Ke] N ಸ್ಥಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಒಟ್ಟು 125.00 50.00 10.00 60.00 


(ರೂ. ಲಳ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ) 


M ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಬ Ss ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ. ಮಂಜೂರಾದ 2018-19 | 2019-20 ಖರ್ಚು 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 
ರಾಣಿಬೌನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
2018-19 
y ಜಿಲ್ಲೆ, » 
ಸ್ಯ ರಮೇ: ಜಲೇ. ಕಾಷಿಬೆನ್ಸಾಯ ' ತಾಲ್ಲೂ 11 ಅ | a | 2500: 060 25.00 
ಹಿರೇಮೊರಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟೊ 50.00 25.00 0.00 25.00 
ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 281520 We | 
56 [ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ | ಬಂಡವಾಳ 100.00 30.00 0.00 30.00 
". |ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 100.00 30.00 0.00 30.00 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು] 275.00 | 105.00 10.00 115.00 
ಬಾಗಲಳೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ತೇರದಾಳ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
57 |ಯಾತ್ತಿನಿವಾಸ ' ಕುಡಿಯುವ ನೇರು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, Kas 
ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ, ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ 
2019-20 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಳಿ ಯಾತಿನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ದು, 
58 |ನೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳೆ ಯಾಂತ್ರೆಳಿವಾನ ಈ ಭಿ; ಬಂಡವಾಳ 15.00 0.00 5.00 5.00 
, |ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚಗಳು _ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
+ 
ಒಟ್ಟು 30.00 0.00 10.00 10.00 
ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದ ಹಳೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 
2019-20 ‘ 
ಯಾತಿನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, k 
59 [ಅಳ್‌ y ಒ ೯ | ್ರಂಡವಾಳ 15.00 0.00 5.00 5.00 
ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ವೆಚ ಗಳು 3 
ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ e 
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 2019-20 Ne) 
60 |ಶಿವಾನಂದ ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ 75.00 0.00 25:00 25.00 
" [ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 90.00 0.00 30.00 30.00 


ES 
p 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಕ. ಅಂದಾಜು ೧ 

MM ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತೆ 2018-19 | 2019-20 ಖರ್ಚು 

9. - ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 
ಹುನಗುಂದ ಈಾಲ್ಲೂಕಂ N§ | 
— > — 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2018-19 ” K 

61 ನಂದವಾಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ, ಸಂಸ್ಥಾನ | ಬಂಡವಾಳ 50.00" 50.00 0.00 “ 50.00 
ಬೃಹನ್ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
[ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ, 

a - 2018-19 | 

62 ವಟ್ಟಿದಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ | ವಾಲ 50.00 50.00 0.00 50.00 
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ, ಹೋಗುವ ವೆಚ ಗಳು 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಘಲಕ ಅಳವಡಿಕೆ ” 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, 2019-20 - 

63 [ಪಾಪನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಪಾಪೇಶ್ವರ ಬೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ | ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 30.00 30.00 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ತೇರದಾಳ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ 

2019-20 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, } 

64 |ನ್‌ಲಳವಾನ ಕು ನೀ ೬ ನಿರ್ಮಾಣ, | ಸ ಡವಾಳ 25.00 0.00 5100 5.00 
ಗಾರ್ಡನ್‌ಗಳ' ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ವೆಟ ಗಳು K 
ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - Ny 

| ಒಟ್ಟು 225.00 | 100.00 |: 35.00 | 135.0 
ಬಾಗಲಕೋಟ `ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಒಟ್ಟು 345.00 100.00 75.00 175.00 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 
I 
ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ' 
- | — 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 
ಪಟ್ಟಣದ , ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ನರ ದೇವಸಾನಕೆ, 2018-19 oo 

CN | woes _| 50.00 50.00 0.00 50.00 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ, ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

| IN 
ವಿಜಯಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಡಿಂಡವಾರ, 
- ' 2018-19 
ಗಾಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ 

66 | ಶೇರ ರಾಜೀಂಬ್ರ ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಠ ಪಚ್ಚೆಗಳು 
ದಿಂಡವಾರ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 

- » I 
ಬಸನವಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕೆನ  ಅಕಲವಾಡಿ 2019-20 

67 5 ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವಚ್ಚೆಗಳು - 
- ik 
ಒಟ್ಟು 125.00 75.00 10.00 85.00 
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(ರೂ. ಅಳ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


+ ಕಳೆದ ಎರಡು 
“re ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ 2018-19 | 2019-20 ಖರ್ಚು 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 

ಅನುದಾನ 
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇಂಡಿತಾಲ್ಲೂಕಂ, - 2018-19 
68 ಅರ್ಜುಣಗಿ ಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಸ್‌ದಿ ಮಠೆ | ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
(ಜೈನಾಪುರ ಮಠ) ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ| ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ 2019-20 
69 [ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
"  |ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 50.00 25.00 10.00 35.00 
ಬಬಲೇಶ್ವರ 
: - — 
[ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಟೇತ್ರದ 2019-20 _ 
70 |ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬುದ್ದವಿಹಾರ ಬುದ್ಧನಗರ | ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಹೆತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 50.00 0.00 16.00 16.00 
- ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವಿಜಯಮರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ | 2019-20: 
71 ಕ್ಟೇತ್ರ ಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 30.00 30.00 
ಗುರುಮಠ. ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಒಟ್ಟು 100.00 0.00 30.00 30.00 
ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
Eg — 
ವಿಜಯಮರ' ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 
ಪಟ್ಟಿಣದ - ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2018-19 
72 Na ಕ ಬಂಡವಾಳ 50.00 50.00 0.00 50.00 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ, ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಂಧಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 
ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ 018-19 
73 ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಏರಿಯ ಬಂಡವಾಳ 100.00 50.00 0.00 50.00 
ಮೇಲೆ ಪಾಠ್‌ವೇ, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌, ಸಂಪರ್ಕ, ರಸ್ತೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಪರಗೋಲ, 'ಗೆಜೆಬೋ ನಿರ್ಮಾಣ 
i L 1 | 
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ಸು 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಟೋಟಲ್‌ 


ಕಳೆದ ಎರಡು 
4. ಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
M ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾ 2018-19 | 2019-20 ಐರ್ಚು 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ 
ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 
ಸಿಂದಗಿ ಬೈಪಾಸ ದಿಂದ ಗೋಲಗುಮ್ಮಟ ವರೆಗೆ | ೫18-1 | 
74) Ww ಬಂಡವಾಳ 100.00 100.00 0.00 100.00 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸರಕೋಡ 2018-19 
75 |ಗ್ರಾಮದ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೈಟೆಕ್‌ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಳೂರು . 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸವೇಶರ 2018-19 | 
76) ಬ ವೆ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶೌಚಾಲಯ ವೆಚ್ಚಗಳು , 
ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಡಿಂಡವಾರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ 
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 'ರುದಮುನಿ 2018-19 
77} ಲ ಲ ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಠ ದಿಂಡವಾರ ಹತ್ತಿರ ವೆಚಗಳು BE 
u 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಂಧಗಿ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ 
ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ . ಉದ್ಯಾನವನ 2018-19 
78 |ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಏರಿಯ ಬಂಡವಾಳ 100.00 100.00 0.00 100.00 
ಮೇಲೆ. ಪಾತ್‌ವೇ, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌, ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, | ವೆಜ್ಜೆಗಳು 
ಪರಗೋಲ,. ಗೆಜೆಬೋ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಿಂದಗಿ ಬೈಪಾಸ ದಿಂದ ಗೋಲಗುಮ್ಮಟಿ ವರೆಗೆ | 18೫ | 
79 Me ಪನಿ ಖಂ ಮ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ' |" 100.00 100.00 0.00 100.00 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ವೆಚ್ಚಗಳು | 
ಒಟ್ಟು 550.00 | 475.00 0.00 475.00 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು 875.00 575.00 66.00 641.00 
4975.00 1750.00 880.00 2630.00 
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೪ 
ZR R 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ. 


ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ 


- (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
ವರ್ಷಾವಾರು`ಬಡುಗೆಡೆ ಕಕೆದ ಎರಡು 
ಕ್ರ. 'ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು - ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ತ 
ಸಂ. ಯೋಜ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
ರ್‌ 2018-19 2019-20 
- ಅಸುದಾಸ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆ 
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ 
K 18-1 . 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನೂರು ಗಾಮದಲಿರುವ 2018-19 . - 
1 ಡೌವಲ ಮಲಿಕ ದ ಲ ೪ ಪವಾಿ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
- ಲ, yA ರ್ಗಾ 'ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳು . 
ಸೌಲಭ್ಯ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ. _ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2018-19 
2 |ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದಲಿರುವ ಜಾನೇವಲಿ ದರ್ಣಾ | ಬಂಡವಾಳ : 25.00 25.00 0.00 25,00 
ಬಳಿ: ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
- ಚೆಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 2018-19 
3 |ಸಿದ್ದಬಸವೇಶ್ವರ ಕಬೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
| ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಅಬಿವೃದ್ಧಿ. 
ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ 
ಉಂ 2018- 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಣಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ 018-19 : 
4 ೧ " ಮ ~ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ಲ್ಷರ ದೇವಸ್ಲಾನ ಬಳಿ ' - 
ವೆ [2 ವೆಚ್ಚಗಳು - 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. " 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲಬುರಗಿ 
KM 2019-20 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ 019 - 
5 ೧ N ಬಂಡವಾಳ 30.00 0.00 10.00 10.00 
ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸಾನದ ಬಳಿ K ' ” 
® ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಆ 
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರಾಜಾಪುರದ ಶ್ರೀ 2019-20 
6 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಬಂಡವಾಳ 30.00 0.00 10.00 10.00 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 2019-20: 
7 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಬಳಿ] ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 17.00 17.00 . 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ " ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ।| ವಚ ಗಳು 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ky 
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| ವರ್ಷಾವಾರು ಬಡುಗಡೆ ಕಳೆದೆ ಎರಡು 
ಕ. ಮಂಜೂರಾದ ! ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ 
Md ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ } . ಣ್‌ 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
ದ್‌ 2018-19 209-20 
| ಅನುದಾನ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
"ಜಗತ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ| 2019-20 
8 [ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ| ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 17.00 17.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ] ವಚ್ಛಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ " ಓಟ 
ಚಂಚೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚೆಂಚೋಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ 2019-20 
9 ಣಾ ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 30.00 30.00 
ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ | ಶ್ರೀ ಲಕ್ಟ್ರೀದೇವಸ್ಥಾನದ ವೆಚ ಗಳು 
ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಹಾಗೂ " 
ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕು | 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಬಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮರೆಡಿ 2018-19 
10 ಣ 3 | ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ ಮೂಲ ವೆಚರಳು 
ಸೌಕರ್ಯ. | 
ಕಲಬರುಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ | 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ | 2018-19 
11 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಡವಾಳ 2563.00 500.00 0.00 500.00 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಕಲಾವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು 
T 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ 
. | 2018-19 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ತಡಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 
12 > "ಮಲಿ ನೆ ಡೇವ ನ $ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
[ರ್‌ ಒಕರಿರ್ಜೀ ₹ವಸ್ಥಾನ ಬ ಷೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ks 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಮಾಡ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ 
Kk ್‌ 2019-20 
ಮಲ್ಲೇಶ್ತರ ದೇವಸ್ಲಾನದ ಬಳಿ 
13 ಜ 3ನ ನಿವ Ks B ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 30.00 30.00 
ಬಾತ್ರಿನಿವಾಸ ರ್ಕಾಣ ಹಾಗೂ ವೆಚರಳು | 
ಶೌಚಾಲಯ, ಸ್ನಾನಗೃಹ ಹಾಗೂ ಟ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ 
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ವರ್ಷಾವಾರು ಬಡುಗಡೆ" ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಕ್ರ. ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಪ 
ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
= 2018-19 | 2019-20 
ಅನುದಾನ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ 
'.|ಹೇಬಲಿ ಗಾಮದ ಶೀ ಅಲ್ಲಮಫಭು | 
14 ದೇವಸಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಬೂತ ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 30.00° 30.00 
$ : i ವೆಚ್ಚಗಳು ; 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ ಬ § 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ 2019-20 

15 ತಾಲ ರ ಗ್ರಾ ನ ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 17.00 17.00 
ಯಾತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 
ಕಲಬುರಗಿ ಸಷ್ನಯ ಆಳಂದೆ 

y 2019-20 . 

1, |ಸೌಲೂಕಿನ  ಯಳಸಂಗಿಯ '. ಶೀ ವಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಪೆಚಿದಳು K 
ಯಾತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ | Wy 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ 201920 

1 |ತೌಲೂಕಿನ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಶೀ ವವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ವೆಚಗಳು . 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ u 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂ೦ದ। -: 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ 2019-20 

18 |ಗ್ರಾಿಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ! ಬಂಡವಾಳ | . 25.00 0.00 10.00 10.00 
ವಿರಕೆಮಠ ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ| ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಂಟಿನೂರು ಗ್ರಾಮದ| 2019-20 

"19 [3 ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತಿನಿವಾಸ।| ಬೆಚ್ಜೆಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು 1] 
ಕಲಬುರಗಿ ತಪ್ಪ ಅಫಜಲಪೂರ - ] 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವಲಗಾಣಗಾಮರದಲ್ಲಿರುವ 
“ದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಗಮ ಬಳೆ 2018-19 

20 ಪ್ರವಾಸಿದರಿಣೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಬಂಡವಾಳ 100.00 100.00 0.00 100.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಆರ್‌.ಒ. ಪ್ಲಾಂಟ್‌ | ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಶೌಚಾಲಯ, ಆಸನ, ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ). 
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ವರ್ಷಾವಾರು ಜಡುಗೆಡೆ ಕಕೆದೆ ಎರಡು 
ಕ. ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ 
ಹ್‌ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ - ರ್ಜಗಳಲ್ಲ 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರು ಮಾಡಿರುವ 
2018-19 | 2019-20 " 
ಅನುದಾನೆ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫಜಲಪೂರದ ಶ್ರೀ" 
. ಖ್‌ 2019-20 , 
ಗುರು ಮಳೇಂದ ಶಿವಾಚಾಂರ್ಕುರ 019-2 
21 ಸಂಸಾನ ಹಿರೇಮಠದ $ " ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಸಂಸ್ಕಾ € ಬ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಊಟ , 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಶ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಿ 
ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ! 2019-20. 
22 |ಯಾತಿನಿವಾಸ, ಹೈ-ಟೆಕ್‌ ಶೌಚಾಲಯ, ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 33.00 33.00 
ಸಿ.ಸಿರಸ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಳೆ ನೀರು! ಪಜಗಳು 
ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ Wy 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಟ್ಸು 3598.00 750.00 250.00 1000.0೦ 
ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆ 
ಸಿಂದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧನೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬಾಮಠದ , ಬಳಿ K pS 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಅ 2018-19 
"23 |್‌ಮುಗಾರಿಯ  ಐದಲಾಗಿ ಅದೇ ಡವಾಳ 50.00 15.00 0.00 15.00 
ಬಂಡವಾ , SN , ; 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಫುಡಕುಂದ. ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವಚ ಗಳು 
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಂಡೇರಂಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ [ 
ಗೆರೆಬಾಳ-ಅಂಬಾಮಠ ಮುಖ್ಯುರಸ್ತೆವರೆಗಿನ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
" [ಸಿಂದನೂರು ಮತಕ್ಸೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಕುರುಬರ ಕ್ಕಾಂಪ್‌ ಶತಾಯಮ, 
ಕ * | 2018-19 
ಟೆಂಪಲ್‌ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ - 
24 |. ಮಗಾರಿ 8ಮಿ ? ಣು ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ಮಗಾ ಬೀ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚಗಳು" 
ಬಾತ್‌ರೂಂ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಜಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸಿಂದನೂರು ಮತಠಕೇತದ ವ್ಥಾಪಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಲ $B | 2018-19 
ಬರುವ ಜವಳಗೇರಾ ವೆಂಕಟೇಶರ . 
25} ವ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ದೇವಸ್ತಾನದ ಹತಿರ ಶೌಚಾಲಯ 
[2 ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಓ 
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ವರ್ಷಾವಾರು ಬಡುಗಡೆ ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಕ್ರ. AES ಮಂಜೂರಾದ |! ಅಲಬಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ 
ಸಂ. ನ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
Kd 2018-19 | 2019-2೦ 
ಅನುದಾನ 
ಸಿಂದನೂರು ಮತಕ್ಸೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
p | 2018- 
ಬರುವ ಸಿಂಧೂನೂರು- ರಾಘವೇಂದ 4 
26 ಡೆ ಸ ತ 5 ಮ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25,00 
3 "ವಸ್ಥಾ: ಹತ್ತಿರ ಸ್ನಾನ ಹ ವೆಚ ಗಳು 
ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. ತ 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ: ಸಿಂಧನೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದ್ಭಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 2018-19 
27 ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ | ಬಂಡವಾಳ | 25.00 0.00 10.00 10.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ : ಸಿಂಧನೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರಿಬಸವನೆಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 2018-19 
28 |ಶ್ರೀ ಶ-ಬ್ರ.ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ | ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 15.00 15.00 
ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಂಯವರ ಮಠ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು h 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ( 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು| 2019-20 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೌಡ್‌ಕುಂದ ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ವರಿ s 
29 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ಬಂಡವಾಳ: 50.00 0.00 17.00 17.00 
ಸೌಳಿರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಲಾಯಚೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ 2019-20 - 
30° ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಳೆ ಮಲಿಯಾಬಾದ್‌ | ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 . 16.00 16.00 
ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ 2019-20 
31 |ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಬಂಡವಾಳ ' 50:00 0.00 16.00 16.00 
ಇಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಅಂಗಸಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ರ 
42 2018-1 
ಸ ಕಿನಲಿರುವ ಜಲದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ; 
32 ಕ್‌ is ಬಂಡವಾಳ 100.00 100.00 0.00 100.00 
R ಪ್ರದೇಶದ ಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೆ ೯ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 


- "ವರ್ಷಾವಾರು ಬಡುಗೆಡೆ ಕಳೆದೆ ಎರಡು 
ಕ್ರ. ಮಂಜೂರಾದ | . ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ರ 
ಜ್‌ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ - WU 
ಸಂ. ” ವರ್ಷ " ಮೊತ್ತ ° ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 

W 2018-19 2012-2೦ 
ಅನುದಾನ 
ಮಾನ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ತಿ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ | 2018-19 . } 
33 ಚೇಕಲಪರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಂಡವಾಳ 50.00. 25.00 0.00 25.00 
ಪೂಜ್ಯ ರುದ್ರಮುನೇಶ್ವರ ಮಠ ಬಳಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
"  |ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಪ್ವಿ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರದ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ | 2018-19 
34 |ಕವಿತಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 25.00 
ತ್ರಯಂಬಕ್ಲೇಶ್ವರ ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ | ವೆಚ್ಚಗಳು 
Re ಇವವ ಚ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನಿ 
ಣ ಪೆ 2018-19 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಸೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 
35 ಮೀರೆ ಮರ $ ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಶ್ರೀ ವಿರುಪಾಕ್ಸೇ ೈ ಬ ವೆಚ ಗಳು . 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. “ - 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
- K ೆ ® 1 2019-20 
ಜಡೇ : ತಾತನ ದೇವಸಾನದ ಹತಿರ 
36 ® ದ್‌ ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ. ಕಾಮಗಾರಿ 
" ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ. “ 
ಮಸ್ಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
T 7 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 
. |ಕ್ರೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 2018-19 
37 ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಘನಮಠ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇರಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 2018-19 ” 
38 ಸುಕ್ಸೇತ್ರ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವಶೆಕ್ಷಿ ಪೀಠ ಬಂಡವಾಳ 50,00 0.00 15.00 15.00 
(ರ), ಮಠದ" , ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಸೌಕಂರ್ಯ 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ತ) 


j ವರ್ಷಾವಾರು ಚಡುಗೆಡೆ ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಕ್ರ ಪಿ ಸ? a ಸ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾಸ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ. 
€ಜ p 
ಸಂ. _ ವರ್ಷ | ಮೊತ್ತ ಬರು ಮಾಡಿರುವ 
> 2018-19 | 2019-20 
% ಅನುದಾನ 
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ | 2018-19 
39 |ಸರ್ಜಾಮರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂಭವಿ ಬಂಡವಾಳ 50.00 50.00 0.00 50.00 
ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು. 
I) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಮರಿಬಸವ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಹತಿರ 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (00  ಲಕ್ಷು 
2) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ಮೌನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಮಾನದ ಹತ್ತಿರ] 2019-20 
40 |ಯಾತಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ (000 ಲಕ್ಷ] ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 33.00 33.00 
ಮೇಲ್ಕಂಡ 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆ| ವಜಗಳು ; 
ಬದಲಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ತಿ ಬ 
ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಚೆಟ್ಟಿದ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನೆಕೆ 
ಸಿಸಿರಸೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹಿಟ್ಟು 900.೦೦ 340.00 138.00 478,00 
ಬಳಾರಿ ಜಲ್ರೆ 
ಲ ಜಿ 
ಹೊಸಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ 
ಇ 2018-19 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಯ: ರಾಣಿ ಸ್ನಾನ 4 
SN ER 50.00 50.00 0.00 50.00 
® [e NOLAN) ವೆಚಗಳು ೫ 
1 ಕ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. . NE 
Ko) 
ಬಳ್ಳಾರಿ . ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿಯ ಲೋಟಸ್‌ 
ಮಹಲ್‌, ರಾಣಿ 'ಸ್ನಾನ ಗೃಹ, ; 
N ಹ 2018-19 ್‌ 
ಗೆಜಲಮಂಟಪ, ಸಾನಸಿವೇಕಾಳು. ಗಣೇಶ - \ 
42 “es ೫ pie py ಬಂಡವಾಳ 200.00 100.00 0.00 100.00 
ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಸ ; 
ಒಟ್ಟು 5 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಇ 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. p 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


| ವೆರ್ಷಾವಾರು ಬಡುಗಡೆ ಕಳೆದೆ ಎರೆಡು" 
ಕ. ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅಸುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ 
Me ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ - - - Ne 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ " ಬರ್ಚು ಮಾಡಿರುವೆ 
= 2018-19 | 2019-20 
| ಅನುಬಾನ 
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು 
ರಾಯೆಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ `ತಾತನವರ 
ಮರಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
2 ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡುಮುಣಾುಗು 
ಈಶ್ವರ ದೇಪಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ. 
೫ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟಿಗುಡ್ಡ 
ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ | ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ 2019-20 
43 |ನಿರ್ಮಾಣ. Wa ಅ We Ws 9) ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 33.00 33.00 
TDP 2020, 0: A) ದಿನಾಂ ಪಿಚ ಗಳು 
21.01.2020 ರಲ್ಲಿ ಬದಲಿ - 07 ಊ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ: 
ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬಳ್ತಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
೪ 9 ¥ 2019-20 
ಯು.ರಾಜಾಮರ ಗಾಮದ 'ಅಯ್ಯಪ್ಪ 
44 ಬ _ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಟೀಯ ವೆಚಗಳು 
ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು “ 
[) ಲ” 
ಹೂವಿನಹಡಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
i 2018-19 , 
ಹೊಲಗುಂದಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ 
45 | oo ಬ ~ ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00. 0.00 25.00 
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ವೆಚಗಳು 
ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಟ 
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬಳ್ತಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹೆಳಿ . 
9 kk $Y | 2018-19 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಂಬಹಳಿ ಗಾಮದ ಶೀ 
46 ೧ ಳ Nd ಬಂಡವಾಳ 25.00 25.00 0.00 25.00 
ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥಸಾಮಿ ದೇವಸಾನದ 
K ವೆ [5] ವೆಚ್ಚಗಳು 
" |ಬಳಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 1 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ 
Y MW 2018-19 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ | 
47 ೧ ದ್‌ ೧ ಬಂಡವಾಳ 100.00 95.00 0.00 95.00 
. ಪಂಚಮುಖಿ ಶಿವನ ಪತಿಮೆ ಹತಿರ - 
ರ್‌ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ [ 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ನಷಾವಾರು ಇಡಗಡ ಫಡ ಎರಡ 
ಕ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಏವರ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಪ 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರು ಮಾಡಿರುವ 
> 2018-19 | 2019-20 ಅನುದಾನ 
ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 2018-19 
48 |ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಬಂಡವಾಳ 300.00 150.00 0.00 150.00 
ಶೌಚಾಲಯ, ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚಂಗಿ ಮರ್ಗದ 2018-19 _ 
49 ಕೋಟೆಯ. ಹರಿಹರ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂಡವಾಳ 100.00 50.00 0.00 50.00 
ಹಾಲಮ್ಮನ ತೋಪಿನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಒಟ್ಟು ೨೦5.0೦ 495.0೦೦ 43.00 588.00೦ 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಲ್ಲೆ 
ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
1ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ಧಾ 
ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ (ಲುಂಬಿನಿ ವನುದಲ್ಲಿ ಒಂದು | ೫18-9 
50 [ಡಿ ಹಾಗೂ ಅತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ | ಬಂಡವಾಳ 50.00 50.00 0.00 50.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, . ಯಾದಗಿರಿ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ | 208-19 
51 [ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬಂಡವಾಳ 100.00 100.00 0.00 100.00 
ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಾಣ. 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 ; 
52 ಮೈಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ| ಫಡವಾಳ 15.00 0.00 5.00 5.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವೆಚದಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ - ಓಟ 
ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಶಹಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ 2018-19 
53 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ | ಬಂಡವಾಳ | 100.00 50.00 | 50.00 100.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 
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pa 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


- ಪಷಾವಾರುಇಡಗಡ ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಕ್ರ. ಯೋಜನೆಯ ಏವರೆ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಪ 
- €ಜ 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
~ 2018-19 | 2019-2೦ 
ಅನುದಾನ 
ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ 
2019-20 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದನೂರು ಗಾಮದ ಶೀ 
54 4 ಇ ರನಿದೇಶರ ~ ಮಠದ ಬಂಡವಾಳ 100.00 0.00 30.00 30.00 
| ೦ರೀ ಳೋಲ೧ದೀಶ್ವ ಶಂಖ ವೆಚಗಳು 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ " 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರರ 
W 2019-20 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನಾಳ ಗಾಮದ ಶೀ 
5s a i ತಲಿಂಗ ೫ರ Ns ಮರದ ಬಂಡವಾಳ 100.00 ~ 0.00 30.00 30.00 
ಜಬ ಪಾಂ ೦೧೬ ಶಾಖ ವೆಚ್ಚನಳು 
pe) 
ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ - 
ಗುರುಮಿಠಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುರುಮಿಠಕಲ್‌ : 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರಸ್ವಾಮಿ 
ಮಠದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 1) ಮಿನಿ ವಾಟರ್‌ 
~19 
ಟ್ಯಾಂಕ್‌, 2) ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತು | ನ” 
56 ಮಹಜಿಳೆಯರಿದೆ ಪತೇಕವಾದ ಶೌ ಯ ಬಂಡವಾಳ 50.00 10.00 0.00 10.00 
ಕು ಪ್ರತ್ಯೀಕಬಾಲಿ ಈೌಬಾಲಯ, | ವ್ಯ್ಯಗಳು 
3): ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರು ಘಟಕ 4) ಆ 
ಡಾಮಿೀಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
ಗುರುಮಿರಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂದಕೂರು 2018-19 
57 ಕೊಂಡಮ್ಮಾಯಿ ಬೆಟ್ಸ್‌ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಂಡವಾಳ 100.00 50,00 0.00 50.00 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
[<1 ಬ 
ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 
58 [ಹಾಲಗೇರಾ  ಗರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
ದೇವಸ್ಥಾನಕೆ . ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ ಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಜಿ 
ಒಟ್ಟು 640.00 26೦.೦೦ 125.0೦೦ 385.೦೦ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆ 
ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 8 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2018-19 
ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆನೆಗುಂದಿ | 
59 ? ಬಂಡವಾಳ 100.00 50.00 50.00 100.00 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 1 ಕಿ.ಮೀ ರಸೆ 
ನ್‌ ರ್‌ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಓ 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ). 


ವೆರ್ಷಾವಾರು ಬಡುಗಡೆ ಕಳೆದ ಎರೆಡು 
ಕ. ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ 
M ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ NN 
ಸಂ. . 'ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
- 2018-19 | 2019-20 
_ _ ಅನುದಾನ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಪಂಪಾ : ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ 2018-19 
60 [ಮುತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಂಡವಾಳ 40.00 40.00 0.00 40.00 
(ಆರ್‌.ಓ.ಪ್ಲಾಂಟ್‌) ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ವೆಚ ಗಳು 
ಮುಂತಾದವು. ik 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ - 
- K 2018-19 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂಜನಾದಿ ಪರ್ವತ ಬಳ್ಳಿ, 
61 ಣ Ne ಬಂಡವಾಳ 100.00 75.00 0.00 75.00 
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ವೆಚ ಗಳು - 
ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. " 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
Ki 2019-20 . 
ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ 
62 K ದ್‌ ಬಂಡವಾಳ 50.00 0.00 37.50 37.50 
ದೇವಸ್ಟೌ್‌ನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 
® - fs ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ " 
ಕೊಪ್ಪಳ, ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೆಗುಂದಿ ಶ್ರೀ 
ಆದಿಶಕ್ತಿ, - ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಮತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಮೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 2019-20 |. 
63 |ಖಡಲಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ | ಫಡವಾಳ | 100.00 0.00 - 30.00 30.00 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲರುವ ವೆಚ ಗಳು 
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ ಬಳ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, 6 
ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೆಂಟರ್‌, ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌, 
ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ N 
ಸೊನಪ್ಮಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ! 2019-20 
6 |'೦ಗಾವತಿ ಸಗರದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ತಾತನವರ ಫ್ರಡವಾಳ | 100.00 0.00 15.00 75.00 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಟ ಗಳೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | ನೆಚ್ಚೆಗಳು 
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ಪರಾವಾರುಇಡುಗಡ" 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 


ಕಳೆದೆ ಎರಡು 

ಕ. ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳ 

೨ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ ಳಿ 

ಸಂ. - ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 

‘2018-19 | 2019-20 
ಅನುದಾನ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಆನೆಗುಂದಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತದ 
ಬಳಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೆಂಟರ್‌, 2019-20 
'|ಫಪಾಟ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಇವುಗಳ 0 

65" [ಮುಂದುವರೆದ ' ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ 60.00 .00 60.00 60.00 
ಅನುದಾನ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ| ವೆಚ್ಚಗಳು | 
ಆನೆಗುಂದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ 
ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲದಲ್‌ಇ: ವಾಹನ 
ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ 
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ' 

"ತೊಷ್ನಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ`ನೆಗರದ ಶ್ರೀ 
ಚನ್ನಬಸವ ತಾತನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 2019-20 

66 |: ಚನುಮಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಳ 100.00 0.00 100.00 100.00 
ಹೋಗುವ ಸಿಸಿರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ವೆಚಗಳು - 
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ] ೬ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ | 
ವಿಧಾನಸಭಾ ' ಕ್ಲೇತ್ರದ : ಕುಕಸೂರು| 2019-20’ 

67 |ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಮಹೇಶ್ನರಿ] ಬಂಡವಾಳ 25.00 0.00 10.00 10.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ' ಮೂಲಭೂತ ವೆಚ್ಚಗಳು ' | 
ಸೌತರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ " 

| 
ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಿಣದ ಶ್ರೀ 
ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ] 2019-20 

68 [ದಾಸೋಹ ಭವನ ಹಾಗೂ ಯು ಆಕಾರದ। ಬಂಡಬಾಳ 100.00 0.00 33.00 33.00 
ಸೆಲ್ಮರ್‌ ಹಾಗೂ ನೆಲಹಾಸು, ಸಿಸಿ ರಸ್ತ| ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ 
ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ಧ| 2019-20 

69 [ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ," ಹೈಟೆಕ್‌] ಬಂಡವಾಳ 75.00 0.00 25.00 25.00 
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಗೃಹಗಳ] ವೆಚ್ಚಗಳು 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಒಟ್ಟು 85೦.೦೦ 165.0೦" 42೦.50 58ರ.5೦ 
ಜೀದರ್‌ ಜಲ್ಲೆ 
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fod 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಪ) 


ವರ್ಷಾವಾರು`ಬಡುಗೆಡೆ" ಕಳೆದೆ ಎರಡು 
ಕ್ರ. A ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ 
ಸಂ. RE ಪರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
Wm 2018-19 2019-20 
; § k ಅನುದಾನ 
ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ಪಟ್ಟಿಣದ 
ಹೊರವಲಯ ದಲ್ಲಿರುವ ನರಸಿಂಹರುರಣ 2018-19 
70 ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಬಂಡವಾಳ 200.00 100.00 0.00 100.00 
ಶೌಚಾಲಯ, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಬೀದರ್‌ನ ಶಿವನಗರದಲ್ಲಿರುವ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ | 2019-20 4 
7 ಬಳಿ ಕುಡಿಯು ನೀರು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಬಂಡವಾಳ : 50.00 0.00 38.00 "38.00 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು,ಪಾತ್‌ಮವೇ ಮುಂತಾದ ವೆಚ್ಚಗಳು : 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಭಾಲ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2019-20 
2 ನೆ 
72 [ರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾಲ್ಕಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ವಡವಾಳ | 100.00 0.00 33.00 33.00 
ಯಾತಿನಿವಾಸದ ಹತ್ತಿರ ಮೂಲಭೂತ ) 
K p ವೆಚ್ಚಗಳು 
|ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. ; kd 
ಹುಮ್ನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 018 
73 |ಶ್ರೀರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ | ಬಂಡವಾಳ 50.00 25.00, 0.00 25.00 
:]ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಬೀ 
ಕ ಹ RARE 2018-19 R 
%4 ಸರರಸ್ಲಕನ ಸಸ ಪುರಾಕನ | ಬ್ರೃಚವಾಳ | 25.00 25.00 0.00 25.00 
ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ ಗಳು 
ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಚ 
ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕಮಲಾನಗರ ಮುಭೋಳ (ಬಿ) 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ' ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ. ಸಾಯಿಬಾಬಾ 2018-19 
75 ಬಂಡವಾಳ 15.00 10.00 0.00 10.00 
ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು | ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| 1} 
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(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 


ವರ್ಷಾವಾರು ಬಡುಗಡೆ ಕಳೆದೆ ಎರಡು 
ಈ. ” ಮಂಜೂರಾದ | : ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ ವರ್ಷಗಳಲ್ರ 
ಜ್‌, ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ | ರ 
ಸಂ. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಬರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ 
್‌ 2018-19 | 2019-20 
ಅನುದಾನ 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ ' (ಬಿ) 
ಮುಧೋಳ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಪುರಾತನ, 2018-19 | 
76 |ಠ್‌ಲದ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ. | ಪ್ರಿಡವಾಳ 40.00 40.00 0.00 40.00 
ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವೆಚ್ಚಗಳು 
(ಶೌಚಾಲಯ, 'ಸ್ನಾನಗೃಹ,) 
ಒಟ್ಟು. 480.00 | 200.0೦ 7100 271.೦೦ 
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ 7893.೦೦ | 2೦1೦.೦೦ | 1047.50 ಡಂ೮7.5೦ 
ಟೋಟಲ್‌. 
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ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರವಾಗಿ 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
} ಮ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಲೆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 2018-19 ಹಾಗೂ 2019- 
20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಲೂಕುವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ 


ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಬಿಡುಗಡೆ Sua 
ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಕ್ರ. ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು 
ಸ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ Mir ಮೂತ |ಅನುದಾನದವಿವರ| ಖರ್ಚು 


2018-19 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 


ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ 
ಗಿರಿಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರಭಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು ವುದು 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


2019-20 973.00 


973.00 


ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆರಿಟೇಜ್‌ 
ಮತ್ತು ವೈಲ್ಮರ್‌ ನೆಸ್‌ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2017-18 


ಪಡಿಸುವುದು. 
, ENTE 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕು 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ 
3 [ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ' ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2018-19 545.00 


250.00 


0.00 250.00 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 
ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 

"ದೋಣಿ ವಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಕದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
(1ನೇ ಹಂತು ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪರಂಪರಾ 
5 |ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ವಲ್ಮೆಸ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 500.00 


2018-19 26.00 


500.00 


0.00 500.00 


26.00 


0.00 26.00 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. : 

(ಸಂಗಮ ಫಾಟ್‌-ರೂ.142 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ 
ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ರೂ.238 ಲಕ್ಷ. 


2018-19 380.00 


350.00 


0.00 350.00 


ಕ್ರ. 


ಸಂ 


ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಕಳದ 
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ | ಅನುದಾನದ ವಿವರ| ಖರ್ಚು 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು 


W 


(ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಕ್ನ) 


2018-19 


2019-20 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಹಾಲತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 

7 |ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 


Ww ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ 
ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7.5 
8 |8.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ 2.00 ಮೀಟಿರ್‌ ಅಗಲದ 

ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ 
ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ 
ಚಿಕದೇವಮ್ಮನವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ 
ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


2018-19 


2019-20 


200.00 


[3.ಆರ್‌. ನಗರ 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಪುರಾತನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


2019-20 


200.00 0.00 150.00 150.00 


ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ 
ಯೋಗನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತಿರ 
ಪಾಥ್‌ಬೇ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 


2019-20 


199.00 0.00 149.00 149.00 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟಿದಪುರ ಶ್ರೀ 
ಸಿಡಿಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ರ 


2019-20 


200.00 0.00 150.00 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 


200.00 0.00 150.00 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಸು 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹಾಗೂ. 


ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 


400.00 200.00 0.00 200.00 


iw: 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆ Fi 
" ಮಾಡಿರುವ ರ್ಷಗಳಲ್ಲ 
ಘ್ರ. ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು 
ie ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ Bi ಮೊತ ಅಸುದಾನದ ವಿವರ ಖರ್ಚು 
wd s ಮಾಡಿರುವ 
| - 2018-19 |2019-20 
ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು } i 1 - 1 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಮಲೆ | 
ಮಹದೇಶ್ವರ ಪ್ರವೇಶದ್ಧಾರದಿಂದ ಐ.ಬಿ. 
i ಗ ಪಾಡಿಮ 2018-19 | 20000 | 20000 | 000 200.00 


ದೇಪಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಎರಡು 
ಬದಿ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಡ್ರೈನೇಜ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


tl 


ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಂಟಪಗಳ- 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


| ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ iM 200.00 200.00 0.00 rT » 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ij [ 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂತು ii ರ 
[S ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, i ಕ್‌ N 
15 ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಸಂತೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 2018-19 105.00 100.00 100.00 


0.00 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಜನರಲ್‌ 
ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನ ನವೀಕರಣ 
ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


2019-20 


143.00 


ಮಡಿಕೇರಿಯ ಶ್ರೀ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಬಳಿ 100 ಮೀಟರ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಲಾಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. | . 


2016-17 


8 |ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಾಜಾಸೀಟಿಗೆ ತರಳುವ ರಸೆಗೆ 


ಪಾತ್‌ವೇ, ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2016-17 


19 


ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಾಜಾಸೀಟು ಬಳಿ ಕೂರ್ಗ್‌ 
ವಿಲೇಜ್‌ / ಕೊಡಗು ಶಾಪಿ೦ಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ 
ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2016-17 


98.50 


20 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ ಹದೇತದಲ್ಲಿ | 
300 ಮೀ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ 


2019-20 


174.13 


ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 


PRE : 
ಕುಶಾಲನಗರದ ದುಬಾರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಭಾಗ-2. 


2016-17 


130.00 


೭2 


ಕುಶಾಲನಗರದ ದುಬಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ 
ಬಳಿ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಜಟ್ಟಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


2016-17 


173.70 


ಕ್ರ. 


ಸಂ 


“ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು 
ವರ್ಷ 


ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ 


ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


2018-19 |2019-20 


ಕಳೆದ] 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ 
ಅಮದಾನ_ 


23 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮತ್ತು ರೈಲಿಂಗ್ಸ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಿ.ಮಿ. 0.00 
ರಿಂದ 0.940) 


2019-20 200.00 


0.00 150.00 


150.00 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು 


24 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 
ಬೆಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಬಟರ್‌ ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್‌ 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ' 


0.00 149.00 


149.00 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 199.00 


25 


149.00 . 


149.00 


ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಬೈಲಹೊಲಗಲ ತಾಲ್ಲೂತು 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟಿ 
ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ- - 
ಸ್ಟೀಟ್‌ ಲೈಟ್‌, ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ) 


-. 2015-16 


26 


0.00 


63.05 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲದ 
ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸವರ ಸ್ಮಾರಕದ 
ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಟೂಂಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲು 
ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 


27 


60.00 


60.00 


ಸವದತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಜೋಗಳಬಾವಿಯ ಸಮೀಪ ವಾಹನ ನಿಲ್ಮಾಣ 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


28 


0.00 


50.00 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಮಾನದ ಬಳಿ 
ತಂಗುದಾಣ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಗದ್ದಿಗೆ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 40 ಜನ ಉಳಿಯುವ 18 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 


2018-19 500.00 


400.00 0.00 


400.00 


29 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿಯ. 
ಸಿದ್ಧನಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು 
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಪೂರೈಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 75.00 


75.00 0.00 


75.00 


30 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 
150 ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ 
500 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ 
ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


2018-19 200.00 


100.00 13.62 


113.62 


31 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 15 ಜನ 
ತಂಗುವ 24 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 600.00 


300.00 0.00 


300.00 


ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ 


ಬಿಡುಗಡೆ ' 
ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


2019-20 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಳ್‌ದ್‌ 


ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಿರುವ 
ಅನುದಾನ 


ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: 


ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
32 |ಣಲಾಖೆಯ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪುವಾಸಿ 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 


200.00 


100.00 0.00 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


200.00 100.00 0.00: - 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಕಾರವಾರ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳು | 
(ಹಳಿಯಾಳ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ) 
ಹೂಡುರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ನರ್ಜಿಗೆ, ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, 
ಸ್ವಾಗತ ಕೊಠಡಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ, 
ಶೌಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಪರಗೋಲ, ಕಾಫಿ 
ಶಾಪ್‌, ಪಾಥ್‌ವೇಸ್‌, ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, 
ಕೆಫಟೇರಿಯಾ, ಜೈನ್‌ಲಿಂಕ್‌ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌, 
ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ ಇತ್ಯಾದಿ) 


33 


2015-16 


7 


409.05 


211.10 47.50 


258.60 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ 
ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ 


34 


2015-16 


348.00 


51.53 0.00 


151.53 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತಿರುವ ಸಮಾವೇಶ 
ಕೇಂದ್ರದ 2ನೇ'ಹ೦ತದ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 


450.00 


250.00 


ದಾಂಡೇಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೌಳಂಗಿ ಜಲಪಾತ T 
ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 

(ಹಾರ್ನ್‌ ಬಿಲ್‌ ಇಂಟರ್‌ ಪ್ರಿಟೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, 
ಅರೈವಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌, ಪುಡ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌, 
ಚಿಲ್ಬನ್‌ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ, ಪಿಕ್ನಿಕ್‌ ರೋನ್‌, . 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಫೈರ್‌ ರೋನ್‌, ನದಿ ಹಾಗೂ 
ಚಿ.ಎಲ್‌.ಆರ್‌. ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಶೌಚಾಲಯ, ವಾಚ್‌ ಟವರ್‌, ಇತ್ಯಾದಿ) 


36 


y 


2015-16 


236.41 


py 
Elz 


86.41 13.08 


99.49 


ದಾಂಡೇಲಿಯ ಕಾಳಿ ರಿವರ್‌ ಲಾಡ್ಜ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. 


37 


2017-18 


199.36 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ } 


435.77 


118.75 0.00 118.75 
205.16 13.08 218.24 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 


ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ' 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


2018-19 


500.00 


500.00 0.00 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ, 


500.00 


500.00 0.00 500.00 


500.00 


[CY 


F 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆ ಕಫದ? 
ಕು. ಯೆ ನೆಯ ವಿವ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
3೦ ೋಜ ರೆ ವರ್ಷ ಮೊತ [ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಖರ್ಚು 
ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ || 
ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ } 
39 [ಇಲಾಖೆಯ 24 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, 2018-19 2925.00 975.00 487.00 1462.00 
ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲಾಜಾ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2925.00 487.00 1462.00 
ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು | 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ 
40 |ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 2018-19 200.00 0.00 200.00 
ಬಗ್ಗೆ. - » 
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 200.00 0.00 200.00 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ 7 ಗ 
ರಾಚಿವನಾರಾರಾ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು 
41 |ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಚೌಡದಾನಪುರ ಹಾಗೂ ಅದರ 2018-19 164.00 
ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, 164.00 -| 100.00 0.00 100.00 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ | 
ಚಿತುದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದ ಚಂದವಳ್ಳಿಯ ತೋಟ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನ, . 
ಪಾರ್ಕಿ೦ಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉಪಹಾರಗೈಹ, 
ಟೂರಿಸಂ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌, ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಹಿತಿ 
* -1 . 41. . . 
4೭ ಕೇಂದ್ರ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಐತಿಹಾಸಿಕ 2018-19 500.00 441.00 0.00 441.00 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 500.00 441.00 0.00 441.00 
ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 
|ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
.  |ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ | 
43 |ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 2018-19 830.00 218.18 0.00 218.18 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 830.00 218.18 .| ‘0.00 | 218.18 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


NS ಬಿಡುಗಡೆ kp 
ವರ್ಷ 
ದ o ೨ ಮಾಡಿರುವ Gs 
| ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು | ದಾನದ ವಿವರ| ಖರ್ಚು 
] ಸಂ ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ನ ಮಾಡಿರುವ 
M ಗಾ ಅನುದಾನ _ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ 
ದೇವನಹಳ್ಲಿ ತಾಲೂಕು y — 
ಪ ಸ ಸಿ 
44 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 2018-19 230.00 100.00 a 100.00 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ’ | 


ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ. ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೂತ್ರ | 230.00 100.00 
ಚಿಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ | 
[es ಫ್ಥಾಪುರ ತಾಲೂಸು 2 | 
ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ is 
45 ಸಂದಿಗಿರಿಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ 2018-19 1000.00 500.00 0.00 500.00 


1000.00 


ಚಿಕೆಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ” 
rs ಜಿಲ್ಲೆ. 


} 
r 


ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಹು 
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೨, ಸ ತ್‌ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಂಟ್‌ ಮೆರೀಸ್‌ 2019-20 


ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಬಳಿ ಫೆರ್ರಿ ಜಿಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


§ 420.00 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂ 


47 


ಚಿಂಚೋಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 


ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲ್ರಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


2017-18 


118.75 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 


118.75 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ 


ನಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 


48 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬಕ್‌ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿಪಡಿಸುವುದು. 


2017-18 


8ಿಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಘು 


ET RE 
ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ “199.47- | 118.75 0.00 
ಚಿತ್ತಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ" 3 4 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ 
ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಗಾಂಧಿ 


ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 


49 - .00 j A . 
ಅದ್ಯಾನವನ/ ರತ್ಮಗಿರಿ ಚಜೋರಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 2019-20 600.0 0.00 450.00 450.00 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೃಂಗೇರಿ, ಕೊಪ್ಪ, 
ಬಾಳೇಹೊನ್ನೂರು, ಖಾಂಡ್ಯ ದಲ್ಲಿರುವ 
50 2019-20 100.00 0.00 75.00 75.00 


೪ ಎದಿ EN 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆ 
ಕ್ರ. ¢ ವಿವರ ಮಂಜೂರಾದ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂ ೋಜನೆಯ ವಿವ ವರ್ಷ ಮೊತ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಖರ್ಚು 
3 ಮಾಡಿರುವ 
2018-19 | 2019-20 
. — ಅನುಬಾನ_ | 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಿಗೆರೆ 
51 ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನು 2019-20 100.00 0.00 88.00 88.00 
| [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. | 
ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಫಾಲ್ಡ್‌ಗೆ ಮೂಲಭೂತ _ | 
52 [ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 2019-20 200.00 0.00 150.00 150.00 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 2 } 
: ಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ | 
53 ದೇವಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ - ಫಬ್ಬಿಗರ ಹಳ್ಳಿ- 2019-20 150.00 0.00 
ಸಿಂದಿಗೆರೆ ಸಂಪರ್ಕರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ £ | ' 
' ಕೃಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1150.00 
Ts ಧನವ 
ಮಂಗಳೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
[ois ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಕಡಲ 
ಎ [ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫಿಂಗ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಕಬ್‌ ಹೌಸ್‌, 
5 |ತಾಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ಮು೦ತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮ fi 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 
ಬೆಳೆಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂತು IF 
ಬೆಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ 
55 |ಧರ್ಮಸ್ನಳದ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2019-20 483.00 
ಕಾಮಗಾರಿ Kp 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1483.00 
" ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | 12578.24 |’ 3895.59 |3592.58| “7488.17. 


\ 


ಮ 


ಪ್ರಪಾಸೋದಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಫ್‌ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1343ಕ್ಕೆ 
ಅನುಬಂಧ-2 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಛ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರ 


(ರೂ.ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದೆ ಎರಡು 


ಈ. ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನದ ವಿವರ Kd 
ಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ ಮೊತಠ ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 


2018-19 2019-20 ಅನುಯಾನ 


1 2 , 3 4 5 6 7 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ K 
ತುಮಕೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, 
ದೇವರಾಯದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲಕ್ಸೀ 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
1 |ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ಮತ್ತು 
ಶೌಚಾಲಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು (ಆರ್‌.ಓ. 
ಪ್ಲಾಂಟ್‌) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನ 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು! 


35.00 35.00 "000 35.00 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಊರ್ಡಿಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, 

ದೇವರಾಯದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಯೂರ ಮೇಘಧೂತ ಕಟ್ಟಡ ನವೀಕರಣ, ದುರಸ್ತಿ 
ಮತ್ತು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ (ಸ.ನಂ 8 ರಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡ) 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು 


80.00 50.00 0.00 50.00 


w 


ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ವಿಧಾನಸಭಂ ಬಸ್ಫೇತ್ರಕ್ಳೆ 
ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬೈಲಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 208-19 | 
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 25.00 0.00 25.00 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಂ ಕೈದಾಳ ಕ್ಟೇತ್ರಕ್ಕೆ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿ 

ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ 

4 ಬದಲಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಮರ ನ 
ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಚಾರಿ ಭವನ ಕೈದಾಳದ 1 

ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂದು 


ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


100.00 0.00 33.00 33.00 


2018-19 
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು। 


ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈದಾಳ ಕ್ಸೇತ್ರಕೈ 
5 |ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು 


100.00 0.00 33.00 33.00 


ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಶಿರಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ್‌ ಕೋಟೆಯ 
ಸುತ್ತ ಚೈನ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಪೆನ್ನಿಂಗ್‌, ಮೋಟ್‌: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
6 [ನೂತನ ಸೇತುವ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ: ಗೇಟ್‌ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕೋಟೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಧ್ಯಾರದಲ್ಲಿ 
ನೂತನ ಬಾಗಿಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


2018-19 


ಬಂಡಬಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 500.00 _ 250.00 0.00 250.00 


Pagel. 


pu 


3 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
4 ಮಂಜೂರಾದ | ಪ್ರೂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ .ಮಾಡಿರುವ ಕಳದ ನಿರು 
ಕ್ರ: ಕಾಮಗಂರಿಯ ಹೆಸೆರು ವರ್ಷ/ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಮೊತ — - ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 
2018-19 2019-20 ಅನುಬಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 
ತುಮೆಕೊರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ. ತಾಲ್ಲೂಕಾ 
ಕೋಡಿವೀರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠ . 
2018-19 
7 |ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ] ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 50.00 15.00 0.00 15.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗೌಡಗೆರೆ 
§ ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 2018-19 000 16.00 
ಲಕ್ಟೀದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು" 50.00 ' ” 16.00 
ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ' ನಿರ್ಮಾಣ ' 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಗೌಡಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನೇನಹಲ್ಲಿ 
” 2019-20 
9 [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಸ್ಟೀದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ K 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ಶಾಲ್ಲೂಕು 
. |ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟಿದ - 
. 2018-19 
10 |ರಂಗನಾಥ ಸ್ಯಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ [ವಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 50.00 25.00 0.00. 25.0 . 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜೊತ್ತಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ 
ಮೆಣಸನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ 19 
11 ೪ ನಟ ಸ್ಟಾ Rl 25.00 15.00 0.00 15.00 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ |ಬಂಡವಾಳೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, 
ಸಿದ್ಧಾಪೂರೆ ಕುಡೂತಿ ಶ್ರೀ 
- 
12 |ಪೇಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ [ಯ ಪ ೦೦0೦ 25.00 0.00 25.00 
ಶೆಲ್ಬರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇಂಟಿರ್‌ ಲಾಕ್‌ ಹಾಕುವುದು, * 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಳಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, 
2018-19 
13 ಸಿದ್ದಾಪೂರ ಚೋಳೇಪಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡವಾಳ ಬೆಚ್ಚಗಳು 50.00 25.00 0.00 25.00 
ಸುತ್ತ ಶೆಲ್ಪರ್‌ ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಎ Cl] 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, 
ಕಂಬತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ 2018-19 
14 ೪.೮ ಬಿ .. 50.00 25.00 0.00 25. 
ಬಳಿ: ಶೆಲ್ವರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. ಇಂಟರ್‌ ಲಾಕ್‌ |ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 5.00 
ಹಾಕುವುದು, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ತಿಪಟೂರು ಈಾಲ್ಲೂಕು 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ N 
2018-19 
15 ಲಕ್ಸ್ರೀನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡವಾಳ ನೆಚ್ಜೆಗಳು 25.00: 0:00 15.00 15.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 


Page 2 


4 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆರೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


ೂಹಿಸಿಹಿಟ " ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದ ಎರಡು 
ಫೆ. ಅಂದಾಜು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರಿ ¥: “ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ಣ 
ma ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ನ ಮೊತ ನಡ 
ಸಜ 2018-19 2019-20 ಅನುದಾನ 
1 2 3 4 ) 6 7 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಳಗುಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ 
16 |ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ RN 25.00 0.00 15.00 15.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ip 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ 
17 [ಲಕ್ಕೀ  ನಾರಾಯಣಸ್ಕಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಯ ಎ ೨೨೦೦ 0.00 8.00 8.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 1 
ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಅರಲಗುಪ್ಪೈೆ ಶ್ರೀ 
18 |ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ Ne 25.00 0.00 8.00 8.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಂರರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಿಪಟೂರು ನಗರದ ಅಮಾನಿಳೆರೆಯನ್ನು 
19 |ಸುಂದರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ | ಎ | 2೦೦0೦ 0.00 66.00 66.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಗುಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಲೂಕು 
J 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಂ, ಚೇಳೂರು ಹೋ॥ 
ಮಾದಾಪುರ ಗಾಮಬದ ಶೀ ಮಣ್ಣಮ್ಮದೇವಿ 2018-19 
19 ಶ್ರಿ ಥಿ 
20 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಂಲಭ್ಯ [ಬಾರಬಾಳಿ ಪಟ್ಟು 5000 25.00 0.00 25.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
2 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡದ ರಂಗನಾಥ ಫೌ 
21 [ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ KRY 50.00 25.00 0.00 25.00 
[2 : ಸಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗೆಳು ¥ 
ಕಟ್ಟಡ. 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋ ಹೊನ್ಸ್ನಾವಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪದೇಶದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಳ್ಳ 2018-19 p 
Ke * ೮% CN 
22 ic Se Bribe © RE 25.00 25.00 0.00 25.00 
) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾಗಲವಾಡಿ 
ಹೋ 'ಹೊನ್ಸಾವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ 2018-19 
2 ae 25.00 10.00 0.00 10.00 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ). 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
§ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ವೀರಣ್ಣನ ಗುಡಿ “2019-20 R 0.00 
2 ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ದೇಪಸ್ಕಾನಳ್ಳಿ |ಅಂತನಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 50.00 .0 16.00 16.00 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಈುರುವೆಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಕ್ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಗ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದು, 2018-19 ) K 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |ಬಂಜನಾಳ ವ್ಟಗಳು 100.00 5.00 0.00 25.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ 
26 |ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಇರುವ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟ 1 50.00 0.00 16.00 16.00 
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ಸ ” 
ಫಟಿ ಬಿಯುಗಡ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕಳೆದ ವರಯ 
೫. % ಅಂದಾಜು 
ಶಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ ಅನುದಾನದ ವಿವರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಷಂ. ue ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚುಮಾಡಿರುವ 
2018-19 2019-20 ಅನುದಾನ 
[ y. 
1 2 3 4 5 6 7 
ತುರುವೇಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಥರೇಶ್ವರ " 
27 |ಡೀವಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಇರುವ ಮಲ್ಲಾಘಟ್ಟಿ | ಪಂ| 5೦0 0.00 16.00 16.00 
ಕೆರೆಗೆ ಬೋಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ¢ 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ 
2 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುರುವೇಕೆರೆ ಪಟ್ಟಿಣದ 2019-20 
ನ ದೇನಾ EN 50.00 0.00 16.00 16.00 
" [ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಈುದಿಖೇಳೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಿನಶಿವರ 
£ ಹೋಬಳಿ ' ದುಂಡ ಗ್ರಾಮದ 2019-20 
2 es ದೇವಸ್ಮಾನಳಿ a 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ತುರುವೇಕ್‌ರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟಿ 1 
3. ಹೋಬಳಿ. ಅರೇಮಲ್ಲೇನಹುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ | 2೫ 
1) ಕ್ರೀ ಪಂಗನಾಥಸ್ಕಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ ದಳ ವಜ —5000-—|----0.00.—.— 16.00 J. 16.00 ಹಿ 
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಳನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ತುಮಳೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
ಅಂಲ್ಲೂಕು, ಯಣಿಯಾರು  ಶೋಬಳಿಂಯ, 2018-19 p 
CL BS ಮುಖಾಸಂಸ್ಥಾವ [ಬ*ಡಾಳ ಪಗ 50.00 0.00 . 16.00 16.00 
ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ 
| Is 
ತುಮಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
£ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಹೋಬಳಿಯ 2019-20 | 
AE EA ಮಖಾಸಂಸ್ಕಾತ |ಜುಜವಸ ಪಗ 50.00 0.00 16.00 16.00 
ಮಠದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಘುಮಕೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಶೀರ್ಥರಾಮೇಶ್ಸರ(ವಜ) 2019-20 
33 CN 50.00 0.00 16.50 16.50 
ಶೀರ್ಥಲಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿವರ್ಪ್ಷಾಣ. 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಳನಾಡು 
34 [ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ S000 0.00 16.50 16.50 
ಯೂತ್ರಿನಿವೂಸ ನಿರ್ಮಾಣ § 
[7 ಹುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಡೆಕೆರೆ ಶ್ರೀ _ | 
35 [ಸಿದ್ದೆಲಾಮೇಶ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ | 000 0.00 16.50 16.50 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ” W 
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಯಚಾಮರಾಜ 
36 ಪುಠಡ ಶ್ರೀ ಕಂಬದ ನರಹಿಂಖಸ್ಪಾಮಿ ಗ ಪಣ] ೨೦೦0 0.00 16.50 16.50 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಯಾತ್ರಿನಿವಾನ ನಿರ್ಮಾಣ is 
[ಹಮಕೂರು ಕಲ್ಲ ಒಬ್ಳು ಮೊತ್ತ 2390.00 600.00 404.00 1004.00 
. ಪರವಾಗಿ 
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